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Suministros 




AGUA Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS S.A. 
CONCURSO PRIVADO NACIONAL E 
INTERNACIONAL N° 187/2007 

OBJETO: Adquisición de motores eléctricos 
trifásicos. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y re- 
glamentado por el Decreto N ° 1 600/2002 y demás 
normas complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 1.160.000.- 

Retiro y consulta de pliegos: Todos los días hasta 
el 1 0/05/07 en la Gcia. de Compras, Tucumán 752, 
Piso 10° - Capital Federal - Horario de 14.30 a 
16.30 hs. 

Valor del pliego: Sin Valor 

Consultas Internet: www.argentinacompra. 
gov.ar 

Presentación de ofertas: Hasta el 1 7/05/07 a las 
12.00 hs. en la Gcia. de Compras, Tucumán 752, 
Piso 10 o - Capital Federal. 

Fecha de apertura: El día 1 7/05/07 a las 1 5.00 hs. 
e. 1 6/04/2007 N ° 21 .725 v. 1 7/04/2007 



BOMBAS Y COMPRESORES 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

YACIMIENTO CARBONÍFERO 

RIO TURBIO 

Intervención Dto. 10234/02-810/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2007 

EXP-S01 : 0367353/2006 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3 

Adquisición de Electrompresores a tornillo. 



Sres. Adquirentes del Pliego: La Comisión Eva- 
luadora asignada a los efectos de la licitación de 
referencia se dirige a uds. a los fines de respon- 
der la consulta formulada por la firma GIOLMA S.A. 
con fecha 4 de abril de 2007. 

PREGUNTA: Se pide para cada compresor un 
recipiente para almacenar al aire comprimido de 
21 .000 libras. Necesitaríamos el volumen de es- 
tos tanques en metros cúbicos. 

RESPUESTA: Se informa que el volumen del 
receiver, para cada electrompresor, es de 1 me- 
tros cúbicos y deberá tener las siguientes dimen- 
siones: 

Diámetro: 1,50 metros. 

Sección: 1 ,80 metros cuadrados; 

Longitud: 5,5 metros. 

Volumen: 10 metros cúbicos. 

Forma: cilindrica. 

e. 1 7/04/2007 N ° 543.1 07 v. 1 7/04/2007 



EFECTOS DE TOCADOR 




CABLES ELEC. Y EQ. P/GENERAR Y 
DISTRIBUIR ELECTRICIDAD 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 07-01 8368-AR-Ed1 

OBJETO: Adquisición de Motogeneradores 
y Motobombas. 

Contrataciones sujetas al Régimen Compre 
Trabajo Argentino instituido por la Ley 
N° 25.551, su Decreto Reglamentario 
N° 1600/2002 y demás normas complementa- 
rias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 295.000,00. 

Valor del pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple Na- 
cional 

Retiro de pliegos: <http://www.adquira.com.ar> 
hasta el 30/04/2007 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1 556, Piso 1 °, 
Cap. Fed. hasta el 30/04/2007, 16.30 hs. 

Presentación de ofertas: <http://podium.adquira. 
com/> hasta el 07/05/2007, 12.00 hs. 

e. 1 6/04/2007 N ° 21 .704 v. 1 7/04/2007 



EDENOR SA 

LLAMADO A LICITACIÓN N ° B7051 6A1 1 2 

CONCURSO PRIVADO N °21.878 - 

DE ETAPA MÚLTIPLE NACIONAL 

(CON DOBLE SOBRE) - 

LLAMADO NACIONAL 

OBJETO: Provisión de conector a peine de 
latón. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551, su 
Decreto Reglamentario N° 1600/02 y demás nor- 
mas complementarias y aclaratorias. 

Monto total estimado de la contratación: 
$110.000,00 + IVA. 

Remitirse al sitio web: www. argentina 
compra. gov.ar 

e. 1 6/04/2007 N ° 21 .726 v. 1 7/04/2007 



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PRIVADA N° 004/2007 

Ejercicio: 2007 

Expediente N° 15550/2007 (D.N.) 



OBJETO: Adquisición de elementos de hi- 
giene personal con destino a División Su- 
ministros para cubrir las necesidades de 
las Unidades, Servicios y Organismos. 



Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consulta, retiro o adquisición de pliegos: Divi- 
sión Contrataciones, Paso 550, 2do. Piso (CP- 
1031) Ciudad Aut. de Buenos Aires. De lunes a 
viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta un día an- 
tes de la fecha de apertura. O bien de conformi- 
dad a la Resolución N° 24/2004 SSGP y Circular 
N°24/2006delaO.N.C. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: División Contratacio- 
nes, Paso 550, 2do. Piso (CP-1031) Ciudad Aut. 
de Buenos Aires. Las ofertas se admitirán durante 
los días hábiles, en el horario de 10.00 a 18.00 
horas, hasta el día y hora fijado como fecha de 
apertura. 

Acto de apertura: División Contrataciones, Paso 
550, 2do. Piso (CP-1 031 ) Ciudad Aut. de Buenos 
Aires. El día 26/04/2007 - 14.30 horas. 



NOTA: Quienes estén interesados en retirar el 
Pliego de Bases y Condiciones y no se encuen- 
tren inscriptos en el SIPRO deberán realizar su 
"Preinscripción por Internet" a través de la página 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar; dentro del link SI- 
PRO (Sistema de Información de Proveedores), y 
presentar junto con la oferta, la información co- 
rrespondiente, acompañada de la documentación 
respaldatoria y utilizando los formularios estándar 
aprobados por el artículo 3 o de la Resolución 
39/2005 (Formularios 1 al 15), según correspon- 
da. 

Debiéndose presentar para el retiro del Pliego 
de Bases y Condiciones, la correspondiente cons- 
tancia y/o certificación que acredite: nombre de la 
Firma Comercial, N°de CUIT, Dirección, Teléfo- 
no, Nombre, Apellido y N°de Documento de las 
personas autorizadas para el retiro, firma y sello 
del responsable y/o apoderado. 

e. 17/04/2007 N° 542.951 v. 18/04/2007 
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LA NACIÓN 

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
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Secretario 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
JORGE EDUARDO FEIJ0Ó 

Director Nacional 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.139 

OBJETO: Provisión y emplazamiento de 9 
(nueve) armarios refractarios ignífugos desti- 
nados a las siguientes dependencias del Ban- 
co Ciudad de Buenos Aires: 6 (seis) para la 
Gerencia de Área Desarrollo Humano y Capa- 
citación -Renglón Nro. 1 y 3 (tres) para la Sub- 
gerencia de Prevención de Lavado de Dinero - 
Renglón Nro. 2-. 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y 
Compras, sita en Florida 302, 7mo. Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Tel/Fax: 4329-8809/1 0/11 

E-Mail: lbiondo@bancociudad.com. ar 

Página Web: www.bancociudad.com.ar 

Valor del pliego: $ 40.- (Pesos: Cuarenta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia 
de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, 
Florida 302, 7mo. Piso, Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires. 

Apertura: 07-05-2007 a las 11 .00 horas. 

e. 13/04/2007 N° 542.61 3 v. 19/04/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN JUAN 

SECRETARIA DE OBRAS 

Y SERVICIOS 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE CONSTRUCCIONES 

UNIVERSITARIAS 

LICITACIÓN PRIVADA N ° 01 /2007 

Expediente N° 09-031 -D-2007 

OBJETO: Provisión, montaje y puesta en 
servicio de un equipo ascensor. 

Ubicación: Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño, Avda. J. I. de la Roza esq. Meglioli - 
Rivadavia - San Juan. 

Garantía: Cinco por ciento (5%) sobre el monto 
total cotizado. 

Valor de la carpeta: Sin valor. 
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La documentación puede retirarse: A partir del 
16 de abril de 2007, Dirección de Contrataciones 
de la Universidad Nacional de San Juan, Avda. 
Libertador Gral. San Martín 1 1 09 - Oeste 1 ° Piso 
- 5400 San Juan. 

Fecha y lugar de apertura: 2 de mayo de 2007 a 
las once horas (11.00 hs.) en el local de la Direc- 
ción de Contrataciones de la Universidad Nacio- 
nal de San Juan, Avda. Libertador Gral. San Mar- 
tín 11 09 -Oeste 1 "Piso -5400 -San Juan. 

Consultas: Dirección General de Construccio- 
nes Universitarias, sito en Ignacio P. Rodríguez 
1 46, Sur - 5400 - San Juan. 

e. 16/04/2007 N° 542.259 v. 17/04/2007 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
RECURSOS MATERIALES 
LICITACIÓN PUBLICA N°CDB-723 

OBJETO: Adquisición de medallas recorda- 
torias de labor - Año 2007. 

Venta de pliegos: Depto. Compra de Bienes, 
Bmé. Mitre 326, 3er. Piso - Local 310 - Capital 
Federal, en el horario de 10 a 15 hs. 

Lugar de presentación de ofertas: Depto. Com- 
pra de Bienes, Bmé. Mitre 326, 3er. Piso - Local 
31 - Capital Federal, en el horario de 1 a 1 5 hs. 

Lugar y fecha de apertura: Depto. Compra de 
Bienes (Bmé. Mitre 326, 3er. Piso - Local 310 - 
Capital Federal) el día 30/04/07 a las 12.00 ho- 
ras. 

Pliego: $60,00. 

Página en Internet: www.bna.com.ar 

e. 1 6/04/2007 N ° 542.554 v. 1 9/04/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 10.001/2007 
Expediente N ° S01 :0302639/2005 

OBJETO: Provisión de Tarjetas de Almace- 
namiento Electrónico de Datos, Lectograbado- 
res y Terminales POS. 

Clase: De Etapa Única nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Pliego: Sin costo 

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 - Lie. Públi- 
ca N° 10.001/2007 

Por medio de la presente se comunica la Circu- 
lar Modificatoria N° 1 para la licitación de referen- 
cia: 

1) Se prorrogan los plazos de entrega de ofer- 
tas y apertura de las mismas para los días 24 de 
abril hasta las 1 6 hs. y 25 abril a las 1 6 hs. respec- 
tivamente. 

2) ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES: 

a. Personalización de la banda magnética: La 
misma debe ser grabada a partir de una base de 
datos suministrada por el organismo licitante de 
acuerdo a lo que expresan las normas ISO 7811- 
2 

b. La personalización en el cuerpo de la tarjeta 
debe ser realizada bajo el sistema conocido como 
"láser engraving" que describe datos visibles en 
negro sobre la superficie de la tarjeta con un dis- 
positivo láser. 

c. Las terminales POS deberán ser entregadas 
incluyendo el kit de desarrollo para programar so- 
bre los mismos. 

d. Medio de comunicación y protocolo de co- 
nexión de las terminales POS: RS 232. 

e. Las piezas (tarjetas y porta tarjetas) no se 
ensobran individualmente. Deben separarse por 
centros de distribución. 

f. Las piezas deben ser distribuidas en trescien- 
tos (300) centros ubicados en todo el país, con 
una periodicidad semanal 

g. Rollos POS: Deberán ser cien por cientos 
(1 00%) compatibles con las características de los 
POS propuestos por el oferente. 

h. Zócalos de lecto-escritura para readers OEM: 
se solicitan cincuenta (50) zócalos o cabezales de 
contacto para el reemplazo en los lectograbado- 
res de tarjetas chip propuestos por el oferente. 

i. Plazo de entrega: Respecto de los suminis- 
tros de tarjetas, lecto-grabadores, POS y respues- 
tas e insumos, el oferente deberá cumplir con lo 
expresado en el Artículo 1 °del Pliego de Bases y 
Condiciones; sin perjuicio de ello el oferente po- 



drá proponer una alternativa de condición de en- 
trega para cada ítem licitado. Respecto de la pro- 
visión del servicio de personalización y entrega, 
el organismo licitante especificará al adjudicatario 
la periodicidad de las entregas, siendo condición 
para el cumplimiento lo expresado a tal efecto en 
el párrafo correspondiente a las características del 
servicio del Pliego de Bases y Condiciones. 

j. Las tarjetas deberán cumplir con lo expresa- 
do en el Artículo 43.1.- Renglón 1 del Pliego de 
Bases y Condiciones. 

k. Facturación total y entregas parciales: Ver. 
Artículo 41 del Pliego de Bases y Condiciones. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acce- 
so directo "contrataciones vigentes". 

e. 17/04/2007 N° 542.754 v. 18/04/2007 



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PRIVADA N° 006/2007 

Ejercicio: 2007 

Expediente N° 15552/2007 (D.N.) 

OBJETO: Adquisición de frazadas y sábanas, 
con destino a la División Suministros para cu- 
brir las necesidades de las Unidades, Servicios 
y Organismos. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consulta, retiro o adquisición de pliegos: Divi- 
sión Contrataciones, Paso 550, 2do. Piso (CP- 
1031) Ciudad Aut. de Buenos Aires. De lunes a 
viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta un día an- 
tes de la fecha de apertura. O bien de conformi- 
dad a la Resolución N° 24/2004 SSGP y Circular 
N°24/2006delaO.N.C. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: División Contratacio- 
nes, Paso 550, 2do. Piso (CP-1031) Ciudad Aut. 
de Buenos Aires. Las ofertas se admitirán durante 
los días hábiles, en el horario de 10.00 a 18.00 
horas, hasta el día y hora fijado como fecha de 
apertura. 

Acto de apertura: División Contrataciones, Paso 
550, 2do. Piso (CP-1 031 ) Ciudad Aut. de Buenos 
Aires. El día 27/04/2007-15.00 horas. 



NOTA: Quienes estén interesados en retirar el 
Pliego de Bases y Condiciones y no se encuen- 
tren inscriptos en el SIPRO deberán realizar su 
"Preinscripción por Internet" a través de la página 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar; dentro del link SI- 
PRO (Sistema de Información de Proveedores), y 
presentar junto con la oferta, la información co- 
rrespondiente, acompañada de la documentación 
respaldatoria y utilizando los formularios estándar 
aprobados por el artículo 3° de la Resolución 
39/2005 (Formularios 1 al 15), según correspon- 
da. 

Debiéndose presentar para el retiro del Pliego de 
Bases y Condiciones, la correspondiente constan- 
cia y/o certificación que acredite: nombre de la 
Firma Comercial, N°de CUIT, Dirección, Teléfo- 
no, Nombre, Apellido y N°de Documento de las 
personas autorizadas para el retiro, firma y sello 
del responsable y/o apoderado. 

e. 17/04/2007 N ° 542.954 v. 18/04/2007 



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 024/2007 

Ejercicio: 2007 

Expediente N° 15549/2007 (D.N.) 

OBJETO: Adquisición de colchones y almo- 
hadas, con destino a la División Suministros 
para cubrir las necesidades de las Unidades, 
Servicios y Organismos. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 



Consulta, retiro o adquisición de pliegos: Divi- 
sión Contrataciones, Paso 550, 2do. Piso (CP- 
1031) Ciudad Aut. de Buenos Aires. De lunes a 
viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta un día an- 
tes de la fecha de apertura. O bien de conformi- 
dad a la Resolución N° 24/2004 SSGP y Circular 
N°24/2006delaO.N.C. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: División Contratacio- 
nes, Paso 550, 2do. Piso (CP-1031) Ciudad Aut. 
de Buenos Aires. Las ofertas se admitirán durante 
los días hábiles, en el horario de 10.00 a 18.00 
horas, hasta el día y hora fijado como fecha de 
apertura. 

Acto de apertura: División Contrataciones, Paso 
550, 2do. Piso (CP-1 031 ) Ciudad Aut. de Buenos 
Aires. El día 14/05/2007 - 16.00 horas. 



EQ. PROC. AUTOMÁTICO DE DATOS, SOFT, 
SUM. Y EQ. APOYO 



NOTA: Quienes estén interesados en retirar el 
Pliego de Bases y Condiciones y no se encuen- 
tren inscriptos en el SIPRO deberán realizar su 
"Preinscripción por Internet" a través de la página 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar; dentro del link SI- 
PRO (Sistema de Información de Proveedores), y 
presentar junto con la oferta, la información co- 
rrespondiente, acompañada de la documentación 
respaldatoria y utilizando los formularios estándar 
aprobados por el artículo 3 o de la Resolución 
39/2005 (Formularios 1 al 15), según correspon- 
da. 

Debiéndose presentar para el retiro del Pliego de 
Bases y Condiciones, la correspondiente constan- 
cia y/o certificación que acredite: nombre de la 
Firma Comercial, N°de CUIT, Dirección, Teléfo- 
no, Nombre, Apellido y N°de Documento de las 
personas autorizadas para el retiro, firma y sello 
del responsable y/o apoderado. 

e. 17/04/2007 N° 542.955 v. 18/04/2007 



ELECTRICIDAD Y FERRETERÍA ELÉCTRICA 



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 023/2007 

Ejercicio: 2007 

Expediente N° 13756/2007 (D.N.) 

OBJETO: Adquisición de materiales necesa- 
rios para la adecuación eléctrica en el Com- 
plejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires, Servicio Psiquiátrico 
Central de Varones (U.20) y Servicio Psiquiá- 
trico Central de Mujeres (U.27). 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consulta, retiro o adquisición de pliegos: Divi- 
sión Contrataciones, Paso 550, 2do. Piso (CP- 
1031) Ciudad Aut. de Buenos Aires. De lunes a 
viernes de 13:00 a 17:00, hasta un día antes de la 
fecha de apertura. O bien de conformidad a la 
Resolución N° 24/2004 SSGP y Circular 
N°24/2006delaO.N.C. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: División Contratacio- 
nes, Paso 550, 2do. Piso (CP-1031) Ciudad Aut. 
de Buenos Aires. Las ofertas se admitirán durante 
los días hábiles, en el horario de 10.00 a 18.00 
horas, hasta el día y hora fijado como fecha de 
apertura. 

Acto de apertura: División Contrataciones, Paso 
550, 2do. Piso (CP-1 031 ) Ciudad Aut. de Buenos 
Aires. El día 11/05/2007 - 15.00 horas. 



NOTA: Quienes estén interesados en retirar el 
Pliego de Bases y Condiciones y no se encuen- 
tren inscriptos en el SIPRO deberán realizar su 
"Preinscripción por Internet" a través de la página 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar; dentro del link SI- 
PRO (Sistema de Información de Proveedores), y 
presentar junto con la oferta, la información co- 
rrespondiente, acompañada de la documentación 
respaldatoria y utilizando los formularios estándar 
aprobados por el artículo 3 o de la Resolución 
39/2005 (Formularios 1 al 15), según correspon- 
da. 

Debiéndose presentar para el retiro del Pliego de 
Bases y Condiciones, la correspondiente constan- 
cia y/o certificación que acredite: nombre de la 
Firma Comercial, N°de CUIT, Dirección, Teléfo- 
no, Nombre, Apellido y N°de Documento de las 
personas autorizadas para el retiro, firma y sello 
del responsable y/o apoderado. 

e. 17/04/2007 N° 542.956 v. 18/04/2007 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN CANDE-05 

OBJETO: Provisión de Hardware para Servi- 
cio de Mid Range. 

Contrataciones sujetas al Régimen Compre Tra- 
bajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551, su 
Decreto Reglamentario N° 1600/2002 y demás 
normas complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 6.000.000. 

Valor del pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple Na- 
cional 

Retiro de pliegos: <http://www.adquira.com.ar> 
hasta el 27/04/2007 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1 556, Piso 1 °, 
Cap. Fed. hasta el 27/04/2007, 16.30 hs. 

Presentación de ofertas: <http://podium.adquira. 
com/> hasta el 09/05/2007, 12.00 hs. 

e. 16/04/2007 N°21 .705 v. 17/04/2007 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

RECTORADO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 06/2007 

OBJETO: Adquisición de equipamiento in- 
formático. 

Código: 7690 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los 
pliegos: Universidad Tecnológica Nacional, Sar- 
miento 440, 7° Piso - Buenos Aires - Dirección de 
Contrataciones Buenos Aires, Teléfonos: 5371- 
5721 12. De lunes a viernes de 1 4.00 a 1 8.00 horas. 

Lugar de presentación de las ofertas: Sarmien- 
to 440, 7° Piso - Dirección de Contrataciones - 
Las ofertas deberán presentarse hasta una hora 
antes de efectuarse la apertura. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acce- 
so directo "Contrataciones Vigentes". 

Fecha de apertura: 22 de mayo de 2007. 

Horade apertura: 15.30 hs. 

Valor del pliego: $ 10.- 

e. 17/04/2007 N° 542.840 v. 18/04/2007 



EQ. Y SUM. MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y 
VETERINARIA 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR 
DEL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA 
ARGENTINA- DI.B.P.F.A. 
LICITACIÓN PUBLICAN» 1/2007 

OBJETO: Adquisición de prótesis traumato- 
logías. 

Consulta y retiro de pliegos: DI.B.P.F.A., San José 
317, 2 "Piso, Of. Dto. Compras, Cap. Fed. De 08 a 
1 6 hs., hasta setenta y dos (72) horas hábiles de la 
fecha de apertura, mediante la presentación de una 
nota o tarjeta comercial identificatoria. 

Presentación de las ofertas: En la dirección an- 
tes mencionada hasta el día 24-Abr-2007 a las 
11.00 horas. 

Apertura de sobres: 2 o Piso, Departamento 
Compras. 

e. 1 6/04/2007 N ° 542.71 7 v. 1 7/04/2007 



HOSPITAL NACIONAL 

DR. BALDOMERO SOMMER 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 19/2007 

Expediente N° BALDOMERO SOMMER 

102074/2007 

OBJETO: Adq. reactivos, controles y calibra- 
dores p/usar en el CELL-DYN 3700. 



Martes 1 7 de abril de 2007 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 31.136 



Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Unidad Oficina 
de Compras Ruta 24 Km. 23.500 - B. El Porver- 
nir, General Rodríguez, Provincia de Buenos. Lu- 
nes a viernes de 8.30 a 13.00 hs. 

Costo del pliego: Pliego sin valor. 

Consulta de pliegos: Unidad Oficina de Com- 
pras Ruta 24 Km. 23.500 - B. El Porvenir, Gene- 
ral Rodríguez, Provincia de Buenos. Lunes a vier- 
nes de 8:30 a 13:00 hs. 

Presentación de ofertas: Unidad Oficina de Com- 
pras Ruta 24 Km. 23.500 - B. El Porvenir, Gene- 
ral Rodríguez, Provincia de Buenos. Hasta fecha 
y hora de apertura. 

Cierre de ofertas: 23 de abril de 2007 a las 1 0:00 
horas. 

Acto de apertura: Unidad Oficina de Compras 
Ruta 24 Km. 23.500 - B. El Porvenir, General 
Rodríguez, Provincia de Buenos. 23 de abril de 
2007 a las 10:00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones y/o Especifi- 
caciones Técnicas de este procedimiento podrá 
ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o 
consultado en el sitio Web de la Oficina de Con- 
trataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingre- 
sando en el Acceso Directo "Contrataciones Vi- 
gentes", bajo la denominación "Hospital Nacional 
Dr. Baldomero Sommer". 

e. 17/04/2007 N° 542.846 v. 17/04/2007 



EQUIPOS FERROVIARIOS, REPUESTOS Y 
SUMINISTROS 



METROVIAS S.A. 
CONCURSO DE PRECIOS 
NACIONAL N ° CTA 00001 /2007 

OBJETO: Provisión de rodamientos para caja 
de grasa y caja reductora de coches Premetro. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por 
el Decreto 1 600/2002. 

Monto estimado: $ 120.000. 

Valor del pliego: $ 100. 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 

e. 1 7/04/2007 N ° 21 .728 v. 1 8/04/2007 



EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, IMAGEN 
Y SONIDO 



BANCO CENTRAL DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 19/2007 
Expediente N ° 1 00.408/07 

OBJETO: Adquisición de mil quinientos 
(1500) casetes de video VHS. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de 
Contrataciones, Reconquista 266, Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires (Anexo San Martín 235, 8° 
Piso, Oficina N ° 801 ) de 1 0:00 a 1 5:00 horas, hasta 
el 25/04/07, mediante una nota y/o tarjeta comer- 
cial identificatoria o fotocopia de ficha de inscrip- 
ción de nuestro Registro de Proveedores con la 
cual obtendrá el 50% de dto. del valor del pliego. 
Los pliegos se abonan en efectivo o cheque de la 
empresa, en este último caso hasta 72 hs. hábi- 
les anteriores a la fecha de apertura. Asimismo, 
pueden efectuarse consultas en el sitio del BCRA 
en Internet: www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 1 00.- (Pesos cien). 

Presentación de las ofertas y apertura de so- 
bres: En el área antes mencionada, hasta el día 
26/04/07 a las 12:00 horas. 

Consultas: Se podrán realizar en la Gerencia 
de Seguridad Institucional de este Banco, sita en 
Reconquista 266, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Edificio Reconquista, Piso 1 °, Oficina 
N ° 1 06, en el horario de 1 0.00 a 1 5.00. 

e. 16/04/2007 N° 542.384 v. 17/04/2007 



EQUIPOS Y MATERIALES DE 
COMUNICACIÓN 



Contrataciones sujetas al Régimen Compre Tra- 
bajo Argentino instituido por la Ley N ° 25.551 , su 
Decreto Reglamentario N° 1600/2002 y demás 
normas complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 460.000,00. 

Valor del pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple Na- 
cional 

Retiro de pliegos: <http://www.adquira.com.ar> 
hasta el 02/05/2007 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1 556, Piso 1 °, 
Cap. Fed. hasta el 02/05/2007, 16.30 hs. 

Presentación de ofertas: <http://podium.adquira. 
com/> hasta el 08/05/2007, 12.00 hs. 

e. 1 6/04/2007 N ° 21 .702 v. 1 7/04/2007 



TELECOM ARGENTINA 
LICITACIÓN N° OQ 60.001.765 

OBJETO: Sistema de Energía Híbrido en la 
Repetidora El Filo. 

Contratación sujeta al régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551, por el 
Decreto N° 1600/2002 y demás normas comple- 
mentarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 1 .000.000.- 

Fecha de cierre: 11/05/2007- Hora: 11:00. 

Clase de Concurso: "Llamado Internacional". 

Consultas Internet: Oficina Nacional de Contra- 
taciones (www.onc.mecon.gov.ar). 

Retiro de pliego: Alicia M. de Justo 50, PB. 

Atención a Proveedores: de 10 a 12 hs. 

e. 17/04/2007 N "21.721 v. 18/04/2007 



EQUIPOS YREPTOS. C/INCENDIO, 
RESCATE Y SEGURIDAD 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 07-01 9534-AR-Ed1 

OBJETO: Adquisición de elementos de pro- 
tección personal. 

Contrataciones sujetas al Régimen Compre Tra- 
bajo Argentino instituido por la Ley N ° 25.551 , su 
Decreto Reglamentario N° 1600/2002 y demás 
normas complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 1 .560.000,00. 

Valor del pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Única Nacio- 
nal 

Retiro de pliegos: <http://www.adquira.com.ar> 
hasta el 02/05/2007 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1 556, Piso 1 °, 
Cap. Fed. hasta el 02/05/2007, 16.30 hs. 

Presentación de ofertas: <http://podium.adquira. 
com/> hasta el 09/05/2007, 12.00 hs. 

e. 1 6/04/2007 N ° 21 .706 v. 1 7/04/2007 



EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 10087979 

OBJETO: Provisión de Nodos HDSL. 



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PRIVADA N° 005/2007 

Ejercicio: 2007 

Expediente N° 15551/2007 (D.N.) 

OBJETO: Adquisición de artículos de limpie- 
za, con destino a la División Suministros para 
cubrir las necesidades de las Unidades, Servi- 
cios y Organismos. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consulta, retiro o adquisición de pliegos: Divi- 
sión Contrataciones, Paso 550, 2do. Piso (CP- 
1031) Ciudad Aut. de Buenos Aires. De lunes a 
viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta un día an- 
tes de la fecha de apertura. O bien de conformi- 
dad a la Resolución N° 24/2004 SSGP y Circular 
N°24/2006delaO.N.C. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: División Contratacio- 
nes, Paso 550, 2do. Piso (CP-1031) Ciudad Aut. 
de Buenos Aires. Las ofertas se admitirán durante 



los días hábiles, en el horario de 10.00 a 18.00 
horas, hasta el día y hora fijado como fecha de 
apertura. 

Acto de apertura: División Contrataciones, Paso 
550, 2do. Piso (CP-1 031 ) Ciudad Aut. de Buenos 
Aires. El día 26/04/2007 - 16.00 horas. 



NOTA: Quienes estén interesados en retirar el 
Pliego de Bases y Condiciones y no se encuentren 
inscriptos en el SIPRO deberán realizar su "Preins- 
cripción por Internet" a través de la página Web de 
la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar; dentro del link SI- 
PRO (Sistema de Información de Proveedores), y 
presentar junto con la oferta, la información corres- 
pondiente, acompañada de la documentación res- 
páldatela y utilizando los formularios estándar apro- 
bados por el artículo 3° de la Resolución 39/2005 
(Formularios 1 al 15), según corresponda. 
Debiéndose presentar para el retiro del Pliego de 
Bases y Condiciones, la correspondiente constan- 
cia y/o certificación que acredite: nombre de la 
Firma Comercial, N°de CUIT, Dirección, Teléfo- 
no, Nombre, Apellido y N°de Documento de las 
personas autorizadas para el retiro, firma y sello 
del responsable y/o apoderado. 

e. 17/04/2007 N° 542.953 v. 18/04/2007 



FOTOCOPIADORES E INSUMOS 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 19/2007 

OBJETO: Adquisición de equipo fotocopia- 
dor digital más impresora y scanner. 

Lugar de retiro y consulta de pliegos: En la Ge- 
rencia de Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 431 , 
Planta Baja, Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 
15 horas. 

Valor del pliego: $ 12,00 IVA incluido. 

Fecha de apertura y lugar de presentación de 
ofertas: El día 24 de abril de 2007 a las 11:00 
horas, en la Sala de Aperturas de la Administra- 
ción General de Puertos - Sociedad del Estado, 
Planta Baja de la dirección mencionada. 

e. 16/04/2007 N° 542.71 9 v. 17/04/2007 



INMUEBLES 



MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICAN 11/2007 
Expediente N ° 024-99-81 041 1 31 -3-1 23 

OBJETO: Adquisición o Locación de Inmue- 
ble para Sede UDAI Metan. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

POSTERGACIÓN DEL ACTO DE APERTURA 

Lugar/dirección: Área Administración de la UDAI 
Metan sita en la calle Güemes N° 147 de la Ciu- 
dad de Metan - Provincia de Salta. 

Día y hora: El Acto de Apertura previsto para el 
día 12 de abril de 2007 a las 12.00 hs. ha sido 
postergado, para el día 30 de mayo de 2007 a la 
misma hora. 

Retiro de pliegos: Hasta el día 21 de mayo de 
2007 a las 12 hs. 

e. 16/04/2007 N° 542.644 v. 17/04/2007 



MAQUINAS Y SUMINISTROS PARA 
OFICINA 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.178 

OBJETO: Adquisición de rollos Auditoría 
Cajeros Automáticos y rollos térmicos para 



impresora de Auditoría Cajero Optiva (Artícu- 
los Nros. 12014039 y 12014044). 

Lugar donde pueden consultarse de pliegos: 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y 
Compras, sita en Florida 302, 7mo. Piso - 
C.A.B.A., de 10 a 15 hs. - Tel/Fax: 4329- 
8809/10/11 
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com. ar 
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del pliego: $ 70.- (Pesos: Setenta). 
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia 
de Área Gestión de Obras, Servicios y 
Compras, sita en Florida 302, 7mo. Piso, C.A.B.A. 
Apertura: 23/04/2007 a las 12.00 horas. 

e. 11/04/2007 N° 542.378 v. 17/04/2007 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

RECTORADO 

LICITACIÓN PRIVADA N ° 05/2007 

OBJETO: Adquisición de artículos de libre- 
ría. 

Código: 7690 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los 
pliegos: Universidad Tecnológica Nacional, Sar- 
miento 440, 7 o Piso - Dirección de Contratacio- 
nes Buenos Aires, Teléfonos: 5371 -5721/2. De lu- 
nes a viernes de 1 4.00 a 1 8.00 horas. 

Lugar de presentación de las ofertas: Sarmien- 
to 440, 7 ° Piso, Buenos Aires - Dirección de Con- 
trataciones - Las ofertas deberán presentarse 
hasta una hora antes de efectuarse la apertura. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acce- 
so directo "Contrataciones Vigentes". 

Fecha de apertura: 15 de mayo de 2007. 

Horade apertura: 15.30 hs. 

Valor del pliego: $ 10.- 

e. 17/04/2007 N° 542.826 v. 18/04/2007 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 

LICITACIÓN PRIVADA N ° 1 3/2007 
Expediente N°: S01 :04321 33/2006 

OBJETO: Adquisición de insumos de impre- 
sión con destino a la Dirección General de 
Despacho y Mesa de Entradas del Ministerio 
de Economía y Producción. 

Clase: Etapa Única y Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Pliego: Sin costo. 

Retiro de pliegos: Dirección Compras y Contra- 
taciones, H. Yrigoyen 250, Piso 7° Of. 710, Cap. 
Fed. Hasta el día 1 7 de mayo de 2007 a las 1 6.00 
hs. 

Consultas: Dirección General de Despacho y 
Mesa de Entradas, H. Yrigoyen 250, Piso 5° - Of. 
540, Cap. Fed. (contacto Sr. Fernando Nocito al 
4349-8772). Hasta el día 18 de mayo de 2007 a 
las 16.00 hs. 

Presentación de ofertas: Dirección Compras y 
Contrataciones, H. Yrigoyen 250, Piso 7°, Of. 71 0, 
Cap. Fed. Hasta el día 28 de mayo de 2007 a las 
16.00 hs. 

Hasta el día hábil anterior a la fecha de apertu- 
ra en el horario de 1 a 1 6. 

Acto de apertura: Dirección Compras y Contra- 
taciones, H. Yrigoyen 250, Piso 7°, Of. 701, Cap. 
Fed. El día 29 de mayo de 2007 a las 1 5 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar ingresando al Acce- 
so Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 17/04/2007 N ° 543.093 v. 18/04/2007 
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MATERIALES DE FERRETERÍA Y 
ABRASIVOS 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA 

ARSENAL NAVAL PUERTO 

BELGRANO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA N° 36/2007 

Expediente N° ARPB, C04, LFY 89/07 

OBJETO: Por la adquisición de artículos va- 
rios de ferretería (cartón para juntas, gomas, 
tacos fisher, lijas, adhesivos, mechas, clavos, 
tuercas, bulones, etc.). 

Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o 
consultarse los pliegos: Departamento Contabili- 
dad, Arsenal Naval Puerto Belgrano. De lunes a 
viernes, en el horario de 08.00 a 14.00 hs. 

Teléfono 02932-486972/6974. 

Valor del pliego: Pesos treinta ($ 30,00). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado u ob- 
tenido sin costo, en los sitios Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www. argentina 
compra. gov.ar en Contrataciones Tradicionales 
accediendo al link Contrataciones Vigentes. En 
este caso la cotización se deberá ajusfar a la Re- 
solución SSGP N° 24/2004, y a la Circular ONC 
N ° 24/2006, ingresando como "proveedor" con su 
usuario y contraseña. 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: 
Departamento Contabilidad Arsenal Naval Puerto 
Belgrano. De lunes a viernes, en el horario de 
08.00 a 14.00 hs. 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de la 
apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Departa- 
mento Contabilidad Arsenal Naval Puerto Belgra- 
no. De lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 
14.00 hs. 

Apertura: 02/05/07 a 09.30 hs. 

e. 16/04/2007 N° 542.701 v. 17/04/2007 



PAPEL Y CARTÓN 



IMPRENTA DEL CONGRESO 

DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PRIVADA N ° 1 291 

OBJETO: Por la adquisición de 1 30.000 (cien- 
to treinta mil) hojas de papel obra de primera 
calidad, formato: 72 x 102 cm. de 70 grs./m2 
empaquetado de 250 ó 500 hojas. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los 
pliegos: En la División Contrataciones de la Im- 
prenta del Congreso de la Nación, sita en Av. Ri- 
vadavia 1864, entrepiso, Oficina 12, Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 
hs., hasta el 26/04/2007 a las 12 hs. 

Valor del pliego: $ 50,00.- (pesos cincuenta). 

Lugar de presentación de las ofertas: En la Di- 
visión Contrataciones de la Imprenta del Congre- 
so de la Nación, sita en Av. Rivadavia 1 864, entre- 
piso, Oficina 12, Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res. 

Apertura: En la División Contrataciones de la 
Imprenta del Congreso de la Nación, sita en Av. 
Rivadavia 1864, entrepiso, Oficina 12 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 27/04/2007 a 
las 12 horas. 

e. 17/04/2007 N° 542.875 v. 18/04/2007 



PRODUCTOS ALIMENTICIOS 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - SIAF 
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 77/2007 
Expediente/s: DIAB, VB9 N° 75/07 

OBJETO: Provisión de víveres no perecede- 
ros para las Intendencias Navales (queso para 
rallar). 



Lugar, plazos, horarios de consulta, venta de 
pliegos: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso, Of. 159, 
Capital Federal, de lunes a jueves de 08.00 a 
1 3.00 hs. y viernes de 08.00 a 1 2.00 hs. Hasta el 
día anterior a la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $ 50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 25 de abril de 
2007 -10.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acce- 
so Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 16/04/2007 N° 542.202 v. 17/04/2007 



VEHÍCULOS ef. suelo, automot., 

ACOPLADOS, CICLISMO 



GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA 

ESCUELA DE GENDARMERÍA 

NACIONAL 

'GRL. D. MARTIN MIGUEL DE GÜEMES" 

LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2007 

Expediente N° BB 7-6022/01 

OBJETO: Adquisición de alimentos para per- 
sonas. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro, compra y obtención de pliegos por inter- 
net: Servicio Administrativo Financiero de la Es- 
cuela de Gendarmería Nacional "Grl. D Martín 
Miguel de Güemes" - sito en calle Quebracho S/N 
de Ciudad Evita, Prov. de Buenos Aires. Días há- 
biles de 08.30 a 13.00 horas, hasta dos (2) horas 
antes de la fijada para la apertura. 

IMPORTANTE: "El Pliego de Bases y Condicio- 
nes Particulares de este procedimiento podrá ser 
obtenido con el fin de presentarse a cotizar o con- 
sultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, in- 
gresando al acceso directo "Contrataciones Vigen- 
tes". 

Presentación de ofertas: Servicio Administrati- 
vo Financiero de la Escuela de Gendarmería Na- 
cional "Grl. D Martín Miguel de Güemes" - sito en 
calle Quebracho S/N de Ciudad Evita, Prov. de 
Buenos Aires. Días hábiles de 08.30 a 13.00 ho- 
ras, hasta el día y hora fijada para apertura. 

Acto de apertura: Servicio Administrativo Finan- 
ciero de la Escuela de Gendarmería Nacional "Grl. 
D Martín Miguel de Güemes" - sito en calle Que- 
bracho S/N de Ciudad Evita, Prov. de Buenos Ai- 
res. 09 de mayo de 2007 - 1 0.00. 

e. 17/04/2007 N ° 542.924 v. 18/04/2007 



VÁLVULAS 



AGUA Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS S.A. 
CONCURSO PRIVADO NACIONAL 
N° 184/2007 

OBJETO: Adquisición de válvulas de aire. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y re- 
glamentado por el Decreto N ° 1 600/2002 y demás 
normas complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 150.000.- 

Modalidad de contratación: Orden de Compra 
Abierta 

Consulta de pliegos: Todos los días hasta el 
02/05/07 en la Gcia. de Compras, Tucumán 752, 
Piso 10° - Capital Federal - Horario de 14.30 a 
16.30 hs. 

Valor del pliego: $ 150.- 

Venta de pliegos: Hasta el 02/05/07 de lunes a 
viernes de Tucumán 752, Piso 1 3 ° - Capital Fede- 
ral - Horario de 10.30 a 12.30 hs. y de 14.30 a 
15.30 hs. 

Consultas Internet: www.argentinacompra. 
gov.ar 

Presentación de ofertas: Hasta el 08/05/07 a las 
12.00 hs. en la Gcia. de Compras, Tucumán 752, 
Piso 10 o - Capital Federal. 

Fecha de apertura: El día 08/05/07 a las 1 5.00 hs. 
e. 1 6/04/2007 N ° 21 .724 v. 1 7/04/2007 



ENTE TUNE SUBFLUVIAL 
"RAÚL URANGA - 
CARLOS SYLVESTRE BEGNIS" 
LICITACIÓN PUBLICA N°321 

OBJETO: La adquisición de un (1) automó- 
vil Km., con la opción de entrega de una (1) 
unidad usada como parte de pago. 

Presupuesto oficial estimado: $ 70.000.- 

Valor del pliego: $ 70.- 

Fecha de apertura: 26/04/07 - Hora: 1 0.- 

Venta de pliegos e informes: Ente Túnel Subflu- 
vial "Raúl Uranga- Carlos Sylvestre Begnis"-Av. 
Raúl L. Uranga S/N° o C.C. N ° 1 89 - C.P. 31 00 - 
Paraná (Entre Ríos). 

Tel. 03434200420-42000409. 

Tele-Fax: 0343-4200409/4200449. 

Plazo para comprar el pliego: Hasta 1 (un) día 
hábil antes de la fecha de apertura. 

Consultas de pliegos: www.tunelsubfluvial.gov.ar 

www.entrerios.gov.ar en sitio Tune Subfluvial 

www.santafe.gov.ar, en sitio M.O.S.P. y V 

e. 17/04/2007 N° 542.934 v. 17/04/2007 



VESTUARIO, EQUIPOS INDIVIDUALES, 
DISTINTIVOS 



MINISTERIO DE SALUD 

SECRETARIA DE PROGRAMAS 

SANITARIOS 

COLONIA NACIONAL 

DR. MANUEL A MONTES DE OCA 

LICITACIÓN PRIVADA N° 04/2007 

Expediente N° 1-20024107000169/07-8 

OBJETO: Adquisición de zapatillas. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: División Com- 
pras del Establecimiento - Padre Criado S/N - 
Torres (B) C.P. 6703. De lunes a viernes en el ho- 
rario de 9.00 a 13.00 hs. hasta treinta (30) minu- 
tos antes de la fecha y hora de apertura. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Consulta de pliegos: División Compras del Es- 
tablecimiento - Padre Criado S/N -Torres (B) C.P. 
6703. De lunes a viernes en el horario de 9.00 a 
13.00 hs. hasta treinta (30) minutos antes de la 
fecha y hora de apertura. 

Presentación de ofertas: División Compras del 
Establecimiento - Padre Criado S/N - Torres (B) 
C.P. 6703. Hasta el día 02 de mayo de 2007 treinta 
(30) minutos antes de la fecha y hora de apertura. 

Acto de apertura: División Compras del Esta- 
blecimiento - Padre Criado S/N - Torres (B) C.P. 
6703. 02 de mayo de 2007 - 12.00 horas. 

Observaciones Generales: 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentina compra. gov.ar, accediendo al link 
opciones de consulta: procedimientos vigentes", 
e. 16/04/2007 N° 542.547 v. 17/04/2007 



Obras 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 36/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 



Obra: Demarcación horizontal con material 
termoplástico reflectante aplicado por pulveriza- 
ción y extrusión en Rutas Nacionales de las Pro- 
vincias de: Neuquén, Chubut, San Luis, Río Ne- 
gro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Tipo de obra: Señalamiento Horizontal de Eje, 
Bordes, Carriles y Zona de Sobrepasos. Prohibi- 
do, Pintura Acrílica, Extrusión, Bandas Óptico So- 
noras - Imprimación, Pulverización. 

Presupuesto oficial: $ 38.183.000,00 al mes de 
septiembre de 2006. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 26 de 
abril de 2007 a partir de las 1 0.00 hs. Se abrirán 
sucesivamente las Licitaciones Nros. 36 y 37/07. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 26 de 
marzo de 2007. 

Plazo de obra: Veintidós (22) meses. 

Valor del pliego: $7.637,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1 067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N ° 734/8 (1 067) Capital Federal - 3 ° Piso - 
D.N.V. 

e. 23/03/2007 N ° 541 .1 24 v. 1 7/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 37/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra: Demarcación horizontal con material ter- 
moplástico reflectante aplicado por pulverización 
y extrusión en Rutas Nacionales de las Provincias 
de: Buenos Aires (Distritos 1 ° y 19°), Santa Fé, 
Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Cha- 
co y Formosa. 

Tipo de obra: Señalamiento Horizontal de Eje, 
Bordes, Carriles y Zona de Sobrepasos. Prohibi- 
do, Pintura Acrílica, Extrusión, Línea Vibrante, Lí- 
nea para Lluvia, Bandas Óptico Sonoras - Impri- 
mación - Pulverización. 

Presupuesto oficial: $ 37.150.000,00 al mes de 
septiembre de 2006. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 26 de 
abril de 2007 a partir de las 1 0.00 hs. Se abrirán 
sucesivamente las Licitaciones Nros. 36 y 37/07. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 26 de 
marzo de 2007. 

Plazo de obra: Veintidós (22) meses. 

Valor del pliego: $7.430,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N ° 734/8 (1 067) Capital Federal - 3 ° Piso - 
D.N.V. 

e. 23/03/2007 N ° 541 .1 25 v. 1 7/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 35/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Malla 1 06 - Provincia del Neuquen. 

Ruta Nacional N°22 

Tramo: Plottier - Arroyito. 

Ruta Nacional N° 237 

Tramo: Arroyito - A° La Teresa. 

Longitud: 195,00 Km. 

Tipo de obra: Obras de Recuperación y Mante- 
nimiento. 

Garantía de oferta: $ 81 0.860,00. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 11 de 
mayo de 2007 a partir de las 10.00 hs. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 30 de 
marzo de 2007. 



Martes 1 7 de abril de 2007 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 31.136 



Plazo de obra: Sesenta (60) meses. 

Valor del pliego: $ 5.000,00.- 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 738 
(1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, P. B. 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires- 3° Piso -D.N.V. 

e. 27/03/2007 N° 541 .264 v. 19/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 39/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional para la contratación de 
Firmas Consultoras para la ejecución del siguien- 
te Anteproyecto, financiado parcialmente con Fon- 
dos del Tesoro Nacional: 

Ruta Nacional N°68, Provincia de Salta. 

Tramo: El Carril-Río Ancho. 

Secciones: Km. 150,61 - Km. 176,04. 

Presupuesto oficial: $ 390.000,00. 

Tipo de obra: Estudios de Ingeniería, Económi- 
co y Ambiental. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 27 de 
abril de 2007 a las 11.00 hs. 

Valor del pliego: $ 500,00.- 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja, Sa- 
lón de Actos- D.N.V. 

Lugar y fecha de venta y consulta del pliego: 
Subgerencia de Servicios de Apoyo -Avenida Julio 
A. Roca N ° 734/8 (1067) Capital Federal - 3 ° Piso 
- D.N.V. 

Los Pliegos estarán disponibles a la venta a 
partir del 29/03/07. 

e. 28/03/2007 N° 541 .385 v. 20/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 34/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Ruta Nacional N ° 3 - Provincia del Chubut 

Tramo: Arroyo Verde - Ruta Nacional N ° A01 0. 

Ruta Provincial N°2 

Tramo: Ruta Nacional N° 3 -Puerto Pirámides. 

Ruta Nacional N°A010 

Tramo: Ruta Nacional N°3 - Ruta Provincial 
N°1. 

Tipo de obra: Repavimentación, pavimentación 
de banquinas y obras complementarias. 

Apertura de ofertas: Se realizará el 1 8 de mayo 
de 2007 a las 10.00 hs. 

Presupuesto oficial: Pesos ciento treinta y cua- 
tro millones trescientos un mil ($ 1 34.301 .000,00) 
al mes de febrero de 2007. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 9 de abril 
de 2007. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja, (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 
cia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Capital Federal - 3 ° Piso - D.N.V. 
e. 28/03/2007 N° 541 .386 v. 20/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 38/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 



Malla 406 - Provincias de Salta y Jujuy 

Ruta Nacional N°34 

Tramo: Acc. San Pedro de Jujuy - Emp. Ruta 
Nacional N° 50 

Ruta Nacional N°50 

Tramo: Emp. Ruta Nacional N°34-Lte. c/Boli- 
via. 

Longitud: 205,04 km + 300 m. 

Tipo de obra: Obras de Recuperación y Mante- 
nimiento. 

Garantía de oferta: $ 1 .094.000,00. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 18 de 
mayo de 2007 a partir de las 10.00 hs. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 13 de 
abril de 2007. 

Plazo de obra: Sesenta (60) meses. 

Valor del pliego: $ 5.000,00.- 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 738 
(1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, P. B. 
(Salón de Actos) -D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires- 3° Piso -D.N.V. 

e. 30/03/2007 N° 541 .692 v. 24/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 29/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra: Ruta Nac. N°64- Pcia. de Santiago del 
Estero. 

Tramo: La Banda - Santiago del Estero. 

Sección: Km. 4.1 8 - Pte. Sobre Río Dulce y Ac- 
cesos. 

Tipo de obra: Ensanche de Calzada y Reacon- 
dicionamiento integral del Puente y Accesos. Lim- 
pieza y Repintado de la Estructura metálica del 
puente. Señalización y demarcación vial. Reparar 
y completar iluminación. 

Presupuesto oficial: $ 25.000.000,00 al mes de 
diciembre de 2006. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 3 de 
mayo de 2007 a las 12.00 hs. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 03 de 
abril de 2007. 

Plazo de obra: Veinticuatro (24) meses. 

Valor del pliego: $5.000,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 
cia de Servicios de Apoyo -Avenida Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Capital Federal - 3 ° Piso - D.N.V. 
e. 04/04/2007 N° 541 .994 v. 26/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 40/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional de la siguiente Obra: 

Malla 205 - Provincia de Buenos Aires 

Ruta Nacional N° 178 

Tramo: Pergamino - Empalme Ruta Nacional 
N°33 

Sección: Km. 0,00 - Km. 112,89 y 

Tramo: Villa Eloisa - Las Rosas 

Sección: Km. 146,47 - Km. 206,81 

Longitud: 173,23 Km. 

Tipo de obra: Obras de Recuperación y Mante- 
nimiento. 

Garantía de oferta: $ 2.021 .518,00. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 29 de 
mayo de 2007 a partir de las 1 0.00 hs. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 23 de 
abril de 2007. 

Plazo de obra: Sesenta (60) meses. 

Valor del pliego: $ 5.000,00.- 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res - P.B. (Salón de Actos) - D.N.V. 



Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires - 3 o Piso - D.N.V. 

e. 10/04/2007 N° 542.253 v. 30/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 33/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Ruta Nacional N ° 3 - Provincia del Chubut. 

Tramo: Ruta Nacional N°A010 (Acceso a Ma- 
dryn) - Rotonda Acceso Norte a Trelew. 

Tipo de Obra: Proyecto y construcción de 2 o 
calzada, reconstrucción de calzada existente, ban- 
quinas pavimentadas y obras complementarias. 

Ruta: Acceso Sur a Madryn 

Tipo de Obra: Proyecto y construcción de 2 o 
calzada. 

Ruta: Ex Ruta Nacional N°3 

Tramo: Rotonda Acceso Norte a Trelew - Ruta 
Provincial N°7 (Rotonda 5 de Octubre) 

Tipo de Obra: Proyecto y construcción de 2 o 
calzada faltante, pavimento flexible y rígido. 

Presupuesto oficial: Pesos doscientos sesenta 
y ocho millones seiscientos siete mil 
($ 268.607.000,00) referido al mes de febrero de 
2007. 

Valor del pliego: Pesos cincuenta y tres mil 
($ 53.000,00). 

Apertura de ofertas: Se realizará el 11 de mayo 
de 2007 a las 10.00 hs. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 16 de 
abril de 2007. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1 067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 
cia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Capital Federal - 3 ° Piso - D.N.V. 
e. 13/04/2007 N° 542.61 7 v. 04/05/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
SECRETARIA DE TURISMO - 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
CONTRATO DE PRÉSTAMO 
BIDN°1648/OC-AR 
LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2007 

"Programa de Mejora de la Competitividad en 
el Sector Turismo". 

Comunicado Prórroga de Apertura de Ofertas 
y Modificación de Proyecto de la Licitación Públi- 
ca N° 13/07 

"Corredor Ciclovía en Villa La Angostura - Pro- 
vincia del Neuquén" 

1. El Gobierno de la República Argentina, ha 
recibido un Préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), para cooperar en la ejecu- 
ción del Programa de mejora de la Competitividad 
en el Sector Turismo, parte de los fondos de este 
financiamiento se destinarán a afectar pagos ele- 
gibles que se lleven a cabo en virtud del contrato 
de Préstamo, para la atención del mejoramiento 
del Sector Turismo, para el cual se emite esta In- 
vitación para Presentar Ofertas. 

2. La Dirección Nacional de Vialidad y la Secre- 
taría de Turismo invita a oferentes que estén inte- 
resados, de países elegibles, a presentar ofertas 
en sobres cerrados para la construcción del Co- 
rredor Ciclovía en Villa La Angostura - Provincia 
del Neuquén. 3. El Presupuesto Oficial es: 

* Propuesta Original (Pavimento Flexible) de 
$ 870.933.- (pesos ochocientos setenta mil nove- 
cientos treinta y tres) a febrero de 2007. 

* Propuesta Alternativa (pavimento Rígido) de 
$ 954.000.- (pesos novecientos cincuenta y cua- 
tro mil) a febrero de 2007. 

4. Plazo de Ejecución Previsto es de 120 (cien- 
to veinte) días. 

5. Las ofertas se recepcionarán hasta las 
1 2,00 hs. del día 04 de mayo de 2007, en Av. Julio 
A. Roca 734/8 - Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Planta Baja (Salón de Actos) - Dirección Na- 
cional de Vialidad. 



6. Las ofertas serán abiertas en presencia de 
los representantes de los oferentes que deseen 
asistir al Acto de Apertura y autoridades de la Di- 
rección Nacional de Vialidad y de Secretaría de 
Turismo - Presidencia de la Nación a las 1 2:00 hs. 
en el lugar de recepción de las ofertas. 

7. Los licitantes podrán adquirir los Documen- 
tos de Licitación en la Dirección Nacional de Viali- 
dad, Subgerencia de Servicios de Apoyo, Av. Julio 
A. Roca 738 - 3 o Piso - Buenos Aires a partir del 
26 de febrero de 2007 contra pago de un cargo no 
reembolsablede Pesos Doscientos ($ 200,00). Los 
licitantes elegibles que estén interesados podrán 
obtener información adicional en esa dirección y 
revisar los documentos de licitación en la página 
Web de la Dirección Nacional de Vialidad 
(www.vialidad.gov.ar). 

Esta contratación estará financiada parcialmente 
por el BID y se sujetará a las disposiciones del 
Contrato de Préstamo BID N° 1648/OC-AR. 

e. 16/04/2007 N° 542.725 v. 20/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 34/2007 

AVISO RECTIFICATORIO DE LLAMADO 
A LICITACIÓN 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Ruta Nacional N ° 3 - Provincia del Chubut. 

Tramo: Arroyo Verde - Ruta Nacional N ° A01 0. 

Ruta Provincial N°2 

Tramo: Ruta Nacional N°3- Puerto Pirámides 

Ruta Nacional N°A010 

Tramo: Ruta Nacional N°3 - Ruta Provincial 
N°1. 

Tipo de Obra: Repavimentación, pavimentación 
de banquinas y obras complementarias. 

Nuevo horario de apertura: Se realizará a las 
12.00 hs. el día 18 de mayo de 2007. 

Presupuesto oficial: Pesos ciento treinta y cua- 
tro millones trescientos un mil ($ 1 34.301 .000,00) 
al mes de febrero de 2007. 

Valor del pliego: Pesos veintiséis mil ochocien- 
tos sesenta ($ 28.860,00). 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Sa- 
lón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 
cia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Capital Federal - 3 ° Piso - D.N.V. 
e. 1 7/04/2007 N ° 542.877 v. 23/04/2007 



•ervicios 




PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

OBJETO: Contratar la adquisición, instalación 
y capacitación en el uso de una "Solución Inte- 
gral de Software para el relevamiento y monito- 
reo de redes WAN" con destino a diversas de- 
pendencias del Poder Judicial de la Nación". 

La Administración General del Poder Judicial de 
la Nación comunica la apertura de las ofertas para 
la Licitación Pública N° 116/07, encuadrando el 
procedimiento en lo previsto por el Art. 55 de la 
Ley de Contabilidad y Decreto Reglamentario 
5720/72, ordenamiento ratificado por Resolución 
C.S.J.N. N° 1562/00. 

Informes, Venta, Retiro de Pliegos y Presentación 
de las Ofertas: Dirección General de Administración 
Financiera - Departamento de Compras - Sarmien- 
to 877, Piso 6°, Capital Federal. De lunes a viernes 
de 8:00 a 13:00 hs. En el sitio web: www.pjn.gov.ar 
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Valor del Pliego (Acordadas CSJN Nros. 83/90 
y 1 1/91 ): Pesos cuarenta y uno con setenta centa- 
vos ($41 ,70). 

Plazo de evacuación de consultas y visitas: hasta 
el día 02 de mayo de 2007 inclusive, a través de 
la Dirección de Seguridad Informática, Libertad 731 
Piso 8°, Capital Federal, en el horario de 8:00 a 
15:00 hs. TE: 011-4370-4902/75. 

Lugar y fecha de apertura: Dirección General 
de Administración Financiera - Departamento de 
Compras - Sarmiento 877, Piso 6°, Capital Fede- 
ral, el 17 de mayo de 2007, a las 11:00 horas. 

e. 17/04/2007 N° 542.608 v. 18/04/2007 



IMPRESOS 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

RECTORADO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 01/2007 

OBJETO: Impresión de planillas de revisión 
técnica vehicular. 

Código: 7690 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los 
pliegos: Universidad Tecnológica Nacional, Sar- 
miento 440, 7° Piso, Buenos Aires - Dirección de 
Contrataciones Buenos Aires, Teléfonos: 5371- 
5721 12. De lunes a viernes de 1 4.00 a 1 8.00 horas. 

Lugar de presentación de las ofertas: Sarmien- 
to 440, 7 o Piso - Dirección de Contrataciones - 
Las ofertas deberán presentarse hasta una hora 
antes de efectuarse la apertura. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acce- 
so directo "Contrataciones Vigentes". 

Fecha de apertura: 17 de mayo de 2007. 

Hora de apertura: 1 5.30 hs. 

Valor del pliego: $ 10.- 

e. 17/04/2007 N° 542.839 v. 18/04/2007 



INGENIERÍAS varias 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL NOROESTE DÉLA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICAN" 01/2007 
Expediente N°J/0339/07 

OBJETO: Obra: Terminación 3er. Piso Torre 
Universidad, edificio anexo. 

Consultas y vistas de pliegos: Dirección de Man- 
tenimiento, Obras y Servicios - Oficina de Con- 
trataciones - Prosecretaría de Planeamiento Ins- 
titucional - R. S. Peña 456 - Junín (BA) - tel/fax: 
02362-445479/44421 3 int. 1 2, 25, 26 - tel. 02362- 
426944 - contrataciones© unnoba.edu. ar - 
planeamiento@unnoba.edu.ar 
infraestructura@unnoba.edu. ar 

Presupuesto Oficial: $ 900.000. 

Plazo de ejecución: 150 días corridos 

Valor del pliego: $ 600 

Adquisición de pliegos: Oficina de Contratacio- 
nes - R. S. Peña 456 - Junín (BA) - tel/fax: 02362- 
445479/444213 int. 12. Lunes a viernes de 8:30 a 
1 4:30, hasta el día lunes 07 (siete) de mayo de 2007. 

Lugar y fecha de apertura: Oficina de Contrata- 
ciones - R. S. Peña 456 - Junín (BA) - Lunes 21 
(veintiuno) de mayo de 2007 a las 12 hs. 

e. 26/03/2007 N° 541 .091 v. 30/04/2007 



MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS 

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS 

PENITENCIARIOS 

PROGRAMA NACIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA 

PENITENCIARIA 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

N° 1/2007 

OBJETO: Contratación de Obra Nueva Cen- 
tro Federal Penitenciario Litoral Argentino - 
Coronda - Provincia de Santa Fe. 



Consulta de pliegos: Programa Nacional de In- 
fraestructura Penitenciaria -25 de Mayo 350, Piso 
6 o , Capital Federal, de lunes a viernes de 10.00 a 
17.30 horas, en la página web www.jus.gov.ar y 
en dependencias de la Municipalidad de Coronda 
Provincia de Santa Fe. 

Venta de pliegos: Tesorería, Sarmiento 329, 
Planta Baja, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 
horas, hasta el 22 de mayo de 2007. 

Presupuesto oficial: $ 39.600.000,00 (Treinta y 
nueve millones seiscientos mil pesos). 

Plazo de ejecución : 81 (ochocientos diez) días 
corridos (Art. 4°, P.C.E.). 

Régimen Ley N ° 1 3.064: "Ajuste Alzado sin pre- 
supuesto oficial detallado". 

Lugar de apertura y presentación de las ofer- 
tas: Salón de Actos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos - Sarmiento 329, Piso 11 °, 
Capital Federal, hasta las 16.00 hs. del día 21 de 
junio de 2007. (Sobre Nro. 1 y Sobre Nro. 2). 

Fecha de apertura: 21 de junio de 2007. 

Hora: 17.00. 

Fecha y hora apertura del Sobre Nro. 2: A noti- 
ficar. 

Importe garantía: $ 396.000,00.- (Trescientos 
noventa y seis mil pesos). 

Valor del pliego: $ 20.000,00.- (Veinte mil pe- 
sos). 

e. 28/03/2007 N° 541 .389 v. 24/04/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE GENERAL SARMIENTO 
LICITACIÓN PUBLICAN" 2/2007 
POR OBRA PUBLICA 
Expediente N° 8967/06 

OBJETO: Construcción de un jardín de in- 
fantes y sala de juegos. 

Presupuesto oficial: Pesos trescientos sesenta 
y cuatro mil quinientos ($ 364.500,00). 

Ubicación: Juan María Gutiérrez N ° 1 1 50, de la 
ciudad de Los Polvorines, Partido de Malvinas 
Argentinas, Prov. de Buenos Aires. 

Retiro y consulta de pliegos: Desde el 30 de 
marzo hasta el 25 de abril de 2007, en la Secreta- 
ría de Administración, Departamento de Compras 
de la Universidad, sita en Juan María Gutiérrez 
N° 1150, de la ciudad de Los Polvorines, Partido 
de Malvinas Argentinas, Prov. de Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 10 a 17 horas (tel. 4469- 
7714). 

Valor del pliego: Pesos trescientos sesenta y 
cuatro con 50/100 ($ 364,50). 

Garantía de mantenimiento de Oferta: Pesos 
tres mil seiscientos cuarenta y cinco ($ 3.645,00) 

Lugar de presentación de las ofertas: Mesa de 
Entradas de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, Juan María Gutiérrez N°1150, de la 
ciudad de Los Polvorines, Partido de Malvinas 
Argentinas, Prov. de Buenos Aires, de lunes a vier- 
nes de 10 a 17 horas hasta el 25 de abril y hasta 
las 12 horas del 26 de abril de 2007. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: El día 26 
de abril de 2007 a las 12.00 horas en el Departa- 
mento de Compras, ubicado en el Módulo 1 , ofici- 
na 1 28 de la Sede Campus de la Universidad Na- 
cional de General Sarmiento, sita en Juan María 
Gutiérrez N°1150, de la ciudad de Los Polvori- 
nes, Partido de Malvinas Argentinas, Prov. de Bue- 
nos Aires. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina de Contrataciones, 
www.argentinacompra. gov.ar, ingresando al Ac- 
ceso Directo "Contrataciones Vigentes", 

e. 30/03/2007 N° 541 .726 v. 24/04/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
GENERAL SAN MARTIN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2007 
Expediente N ° 2273/2006 

OBJETO: Construcción de la obra "Edificio 
Tornavías IV Etapa - Mediateca". 

Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Presupuesto oficial: Pesos cinco millones sete- 
cientos cincuenta mil con 00/1 00 ($ 5.750.000,00). 



Retiro o adquisición de pliegos: S. Lorenzo 3391 , 
2°Piso-S. Martín, Pcia. Bs.As. Desde el 04/04/07 
de lunes a viernes de 1 1 .00 a 1 6.00 horas, hasta 
el día 25/05/2007 hasta las 16.00 hs. 

Costo del pliego: $ 950,00 (pesos novecientos 
cincuenta con 00/1 00). 

Visita técnica obligatoria: Martín de Irigoyen 
3100, San Martín, Buenos Aires. El día 1 4/05/2007 
a las 13.00 hs., único día y horario. 

Acto de apertura: S. Lorenzo 3391 , 2 o Piso, S. 
Martín, Pcia. Bs. As. El día 28/05/2007 a las 
12.00 hs. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o des- 
cargado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar 

e. 04/04/2007 N°541 .938 v. 26/04/2007 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 94/2007 
OBRA PUBLICA (Ajuste Alzado) 
Expediente N ° 1 4-3391 7/06 

OBJETO: Contratar los trabajos de adecua- 
ción de diversos sectores de los pisos sexto y 
noveno del edificio ubicado en la Avenida Co- 
modoro Py 2002, de esta Ciudad, encuadran- 
do dicho procedimiento en lo previsto por la 
Ley 13.064. 

La Administración General del Poder Judicial de 
la Nación comunica la apertura de las ofertas para 
la Licitación Pública N ° 94/07 Obra Pública (Ajus- 
te Alzado). 

Presupuesto oficial: Pesos doscientos treinta y 
tres mil noventa y cuatro ($ 233.094,00.-). 

Valor del Pliego: Pesos doscientos cincuenta 
($ 250.-). 

Importe de la Garantía: Pesos dos mil trescien- 
tos treinta con noventa y cuatro centavos 
($ 2330,94.-). 

Consulta y adquisición del Pliego: Hasta el día 
03/05/07 inclusive en la Dirección General de In- 
fraestructura Judicial, Av. Roque Sáenz Peña 1 1 90, 
Piso 8°, Capital Federal, acreditando mediante el 
correspondiente recibo, el pago previamente efec- 
tuado en la Tesorería de la Dirección General de 
Administración Financiera del Poder Judicial de la 
Nación, sito en la calle Sarmiento 877, piso 4°, 
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 ho- 
ras. En sitio web: www.pjn.gov.ar 

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el 07/05/07 
inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30 horas. Se 
deberá coordinar con la Intendencia del edificio, 
(tel: 4032-7475), fecha y hora de visita, a efectos 
de recabar la pertinente constancia firmada por el 
funcionario designado por la autoridad, a efectos 
de cumplimentar dicho propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consul- 
tas: Hasta el día 09/05/07 inclusive, en el Depar- 
tamento de Estudios y Proyectos de la Dirección 
General de Infraestructura Judicial, Avda. R. S. 
Peña 1190, Piso 5 o , Oficina 54, Capital Federal, a 
solicitud escrita de los interesados. 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Dirección 
General de Administración Financiera, Departa- 
mento de Compras, Sarmiento 877, Piso 6°, Ca- 
pital Federal, el día 16 de mayo de 2007 a las 
10:00 hs. 

e. 09/04/2007 N° 542.077 v. 20/04/2007 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DETUCUMAN 

PLAN DE OBRAS MAYORES 
AVISO DE LICITACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICAN" 01/2007 

En el marco del Programa "Plan de Obras 
Mayores" se anuncia el llamado a Licitación 
Pública 

OBJETO: Refacciones Generales en la Es- 
cuela Florentino Ameghino de la localidad de 
Juan Bautista Alberdi - Provincia de Tucumán. 

Presupuesto oficial: $ 1 .012.527,00. 
Garantía de Oferta Exigida: $ 10.125,27.- 
Fecha de apertura: 24/05/2007 - Hora: 1 0.00. 



Lugar: Salta 805 - San Miguel de Tucumán. 

Plazo de entrega: Ciento ochenta días. 

Valor del pliego: $ 2.000,00.- 

Lugarde adquisición del pliego: Unidad Coordi- 
nadora Provincial (U.C.P.), Salta N°805 - San 
Miguel de Tucumán. 

Financiamiento: 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Nación Argentina. 

e. 09/04/2007 N° 542.221 v. 27/04/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS 

DE SANEAMIENTO 

AVISO DE PRORROGA DEL LLAMADO 

LICITACIÓN PUBLICAN" 2/2007 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Construc- 
ción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloa- 
cales de la Ciudad de Miramar - Provincia de 
Buenos Aires. 

Ejecuta: Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento. 

Fecha de apertura: 8 de mayo de 2007, a las 1 1 
horas. 

Presupuesto oficial: $ 24.870.316. 

Plazo de ejecución: 18 meses. 

Consulta y adquisición de pliegos: A partir del 3 
de abril de 2007 en el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento- ENOHSA-Av. Lean- 
dro N. Alem 628, Piso 11, Capital Federal, en el 
horario de 1 0.00 a 1 6.00 hs. o a través del sitio de 
Internet: www.enohsa.gov.ar 

Lugar de apertura: Ente Nacional de Obras Hí- 
dricas de Saneamiento- ENOHSA-Av. Leandro 
N. Alem 628, Piso 12°, Capital Federal. Las pro- 
puestas serán recibidas hasta el día de la apertu- 
ra en el horario de 1 0.00 a 1 1 .00. La presentación 
será realizada personalmente o a través de per- 
sona autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo. 

e. 12/04/2007 N° 542.333 v. 18/04/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, 

FEDERAL INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS 

DE SANEAMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 5/2007 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Colectores 
Cloacales y Estación Elevadora - Moreno - 
Provincia de Buenos Aires". 

Ejecuta: Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento. 

Fecha de apertura: 29 de mayo de 2007, a las 
11 horas. 

Presupuesto oficial: $ 48.056.325,00. 

Plazo de ejecución: 24 meses. 

Consulta y adquisición de pliegos: A partir del 
27 de abril de 2007 en el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento- ENHOSA-Av. Lean- 
dro N. Alem 628, Piso 11, Capital Federal, en el 
horario de 1 0.00 a 1 6.00 hs. o a través del sitio de 
Internet: www.enhosa.gov.ar 

Precio del pliego: $ 3.000,00 - en efectivo o 
cheque certificado. 

Lugar de apertura: Ente Nacional de Obras Hí- 
dricas de Saneamiento- ENHOSA-Av. Leandro 
N. Alem 628, Piso 12°, Capital Federal. Las pro- 
puestas serán recibidas hasta el día de la apertu- 
ra en el horario de 1 0.00 a 1 1 .00. La presentación 
será realizada personalmente o a través de per- 
sona autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo. 

e. 17/04/2007 N° 542.863 v. 08/05/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS 

DE SANEAMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 3/2007 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Construcción 
de Acueducto Loro Blanco - Pampa del Infierno - 
Concepción del Bermejo - Provincia de Chaco". 
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Ejecuta: Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento. 

Fecha de apertura: 17 de mayo de 2007, a las 
11 horas. 

Presupuesto oficial: $ 6.593.242,27,00. 

Plazo de ejecución: 10 meses. 

Consulta y adquisición de pliegos: A partir del 
1 7 de abril de 2007 en el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento- ENHOSA-Av. Lean- 
dro N. Alem 628, Piso 11, Capital Federal, en el 
horario de 1 0.00 a 1 6.00 hs. o a través del sitio de 
Internet: www.enhosa.gov.ar 

Precio del pliego: $ 3.000,00 - en efectivo o 
cheque certificado. 

Lugar de apertura: Ente Nacional de Obras Hí- 
dricas de Saneamiento- ENHOSA-Av. Leandro 
N. Alem 628, Piso 12°, Capital Federal. Las pro- 
puestas serán recibidas hasta el día de la apertu- 
ra en el horario de 1 0.00 a 1 1 .00. La presentación 
será realizada personalmente o a través de per- 
sona autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo. 

e. 17/04/2007 N° 542.864 v. 08/05/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS 

DE SANEAMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 4/2007 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Acueducto 
Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Provincia 
de Chubut". 

Ejecuta: Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento. 

Fecha de apertura: 15 de mayo de 2007, a las 
11 horas. 

Presupuesto oficial: $ 19.878.315,00. 

Plazo de ejecución: 14 meses. 

Consulta y adquisición de pliegos: A partir del 
1 7 de abril de 2007 en el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento- ENHOSA-Av. Lean- 
dro N. Alem 628, Piso 11, Capital Federal, en el 
horario de 1 0.00 a 1 6.00 hs. o a través del sitio de 
Internet: www.enhosa.gov.ar 

Precio del pliego: $ 3.000,00 - en efectivo o 
cheque certificado. 

Lugar de apertura: Ente Nacional de Obras Hí- 
dricas de Saneamiento- ENHOSA-Av. Leandro 
N. Alem 628, Piso 12°, Capital Federal. Las pro- 
puestas serán recibidas hasta el día de la apertu- 
ra en el horario de 1 0.00 a 1 1 .00. La presentación 
será realizada personalmente o a través de per- 
sona autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo. 

e. 17/04/2007 N° 542.865 v. 08/05/2007 



YACIMIENTO CARBONÍFERO 

RIO TURBIO 

Intervención Dto. 10234/02-810/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2006 

Ejercicio: 2007 

Expediente N ° S01 :409692/2006 

MODIFICACIÓN DE FECHAS DE 

CONSULTAS, PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS Y APERTURA 

Clase: De Etapa Múltiple Nacional e Internacio- 
nal 

Modalidad: Llave en Mano 

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado (sin pre- 
supuesto oficial detallado). 

Pliego: Pesos treinta mil ($ 30.000.-). 

Sustituyese el cronograma de consultas, donde 
dispone: 

Lugar/Dirección: Yacimiento Carbonífero Río 
Turbio, Av. Julio A. Roca 651 , 3 o Piso, Sector 30, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. (01 1 ) 4349- 
3272/3018. Plazo y horario: Hasta el día 19 de 
marzo de 2007, de lunes a viernes de 1 a 1 6 hs. 

Por el que sigue: 

Lugar/Dirección: Yacimiento Carbonífero Río 
Turbio, Av. Julio A. Roca 651 , 3 o Piso, Sector 30, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y hora- 
rio: Hasta el día 26 de abril de 2007, de lunes a 
viernes, de 10 a 16 hs. 

Sustituyese el cronograma de Presentación de 
Ofertas (Sobres "1" y "2"), donde dispone: 

Lugar: Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Av. 
Julio A. Roca 651, 3 "Piso, Sector 30, Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires. Día y hora: Hasta el día 
1 7 de abril de 2007, a las 1 2.00 hs. (At. Cr. Miguel 
Ángel Larregina). 



Planta YCRT, Río Turbio, Departamento Güer 
Aike, Provincia de Santa Cruz. Día y hora: Hasta 
30 minutos antes de la apertura. 

Por el que sigue: Yacimiento Carbonífero Río 
Turbio, Av. Julio A. Roca 651 , 3 o Piso, Sector 30, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 
Hasta el día 24 de mayo de 2007, a las 1 2.00 hs. 
(At. Cr. Miguel Ángel Larregina). 

Planta YCRT, Río Turbio, Departamento Güer 
Aike, Provincia de Santa Cruz. Día y hora: Hasta 
30 minutos antes de la apertura. 

Sustituyese el cronograma de acto de apertura 
del Sobre "1", donde dispone: 

Lugar: Planta YCRT, Río Turbio, Departamento 
Güer Aike, Provincia de Santa Cruz. Día y hora: 
El día 19 de abril de 2007, a las 12.00 hs. 

Por el que sigue: 

Lugar: Planta YCRT, Río Turbio, Departamento 
Güer Aike, Provincia de Santa Cruz. Día y hora: 
El día 29 de mayo de 2007, a las 1 2.00 hs. 

e. 1 7/04/2007 N ° 543.1 06 v. 1 7/04/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

YACIMIENTO CARBONÍFERO 

RIO TURBIO 

Intervención Dto. 10234/02-810/04 

LICITACIÓN PUBLICA N s 12/2006 

Expediente N 2 S01 : 409692/2006 

RESPUESTA CIRCULAR ACLARATORIA N 9 5 
(Con consulta) 

Clase: Etapa Múltiple nacional e Internacional 

Modalidad: Llave en Mano 

Sistema de Contratación:Ajuste Alzado (sin pre- 
supuesto oficial detallado) 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos de 
la licitación de referencia aclara con respecto a las 
Consultas técnicas del día 6 de febrero del corriente 
año, que hiciera del Grupo ISOLUX CORSAN . 

PREGUNTA 4): "El pliego dice que la Central 
se conectará al sistema argentino de interconexión 
(SADI), si bien no hace referencia explícita en el 
alcance a la línea eléctrica de evacuación. Esta 
duda va unida a la de la existencia o no de otra 
Central en el sitio." 

RESPUESTA 4): No existe otra Central en el 
sitio conectada al sistema SADI, la propuesta 
deberá contemplar la barra colectora y el equipo 
de salida de línea en alta tensión, punto de vincu- 
lación con el SADI. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas TÉCNICAS del día 9 de febrero del 
corriente año, que hiciera la empresa SKODAEX- 
PORT S.A.. 

PREGUNTA 4): "El Art. 2 o del PET establece 
que"... La conexión eléctrica de la Central al Sis- 
tema Eléctrico Argentino de Interconexión (SADI) 
se efectuará en la Estación Transformadora (ET) 
a construir en la misma central...". Interpretamos 
que la Estación Transformadora (ET) esta fuera 
del alcance de la presente licitación. Favor confir- 
mar si nuestra interpretación es correcta." 

RESPUESTA 4): La interpretación es incorrecta. 
Por lo tanto, se deberá cotizar, proveer e instalar la 
Estación Transformadora de la Central como se in- 
dica en el Anexo 2 - Esquema Unifilar de la Central. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas del día 14 de febrero del corriente 
año, que hiciera el Grupo IECSA - CHINA GUO- 
DIAN CORPORATION. 

PREGUNTA 24): "En el Art. 65 del PCE cuando 
menciona las "Normas FDA de USA". 

¿A qué normas se refieren?" 

RESPUESTA 24): Respecto a las normas y re- 
glamentaciones aplicables a la presente licitación, 
los Contratistas deberán adecuarse a alguna de 
las normas indicadas en los Artículos 62 y 65 del 
Pliego de Cláusulas Especiales. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas TÉCNICAS del día 14 de febrero 
del corriente año, que hiciera la empresa IECSA - 
CHINA GUODIAN CORPORATION. 

PREGUNTA 2): "Solicitamos nos indiquen para 
cuantos días de almacenaje de cenizas, deberán 
tener capacidad los silos que se deberán cons- 
truir, dentro del alcance de la presente licitación." 

REPUESTA2): Esta Comisión aclara que el sis- 
tema de almacenaje de cenizas previsto en el Ar- 
tículo 27.2.1 deberá estar calculado para un tér- 
mino de producción de cenizas máximo de 1 5 días, 
en función del diseño y de la confiabilidad del sis- 
tema de evacuación a partir de las tolvas, asimis- 
mo el oferente deberá proponer la solución en 
cuanto al sistema más conveniente. 



PREGUNTA 10):" Protecciones eléctricas: Es 
necesario para el cálculo de las protecciones de 
la subestación a diseñar en la planta, conocer las 
distancias a la próximas subestaciones a ser ali- 
mentadas por la central a construir." 

RESPUESTA 10): La Central Río Turbio estará 
conectada a la Estación Transformadora Esperan- 
za localizada a una distancia de 149 km. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas del día 19 de febrero del corriente 
año, que hiciera el grupo INITEC - SOCOIN - 
GRUPO MASA. 

PREGUNTA 8): "Artículo 37.4-Sistema eléctri- 
co. El grado de protección IP53 para cabinas en 
interior es muy elevado. Sería más razonable un 
IP43. El IP 53 sería el apropiado para cabinas de 
instalación exterior en caseta. 

En caso de motores, sería razonable un IP 53 
para motores de interior y un IP 54 para motores 
en exterior." 

RESPUESTA 8): Se rechaza la propuesta, re- 
mítase al Artículo 37.4. del Pliego de Especifica- 
ciones Técnicas. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas del día 22 de febrero del corriente 
año, que hiciera la firma CMEC (CHINA MACHI- 
NERY & EQUIPMENT IMPORT & EXPORT COR- 
PORATION). 

PREGUNTA 1 . b): "¿Cuáles son los requerimien- 
tos locales para esta Planta para conectarse a la 
red de 500 KVolt?". 

RESPUESTA 1.b): Remítase a los "PROCEDI- 
MIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA 
OPERACIÓN, EL DESPACHO DE CARGAS Y EL 
CALCULO DE PRECIOS" de CAMMESA (COM- 
PAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO 
MAYORISTA ELÉCTRICO S.A.) 

PREGUNTA 1. e): "Se solicita ampliar la infor- 
mación del esquema unifilar indicando los volta- 
jes y KVA correspondientes, para la red de distri- 
bución local de energía, tales como: 

2) línea de localidades Río Turbio, 28 de No- 
viembre, Julia Dufour, etc. y El Calafate." 

RESPUESTA 1.e.2): la consulta no está dentro 
del alcance del suministro de la presente licitación. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas del día 27 de febrero del corriente 
año, que hiciera la firma JANTESA. 

PREGUNTA 1 ): "General: Se requiere de un pla- 
no en el cual se muestre el área tentativa disponi- 
ble para la construcción de la planta termoeléctri- 
ca y en el cual se indique lo siguiente: 

a) Coordenadas y límites de batería de la plan- 
ta (perímetro). 

RESPUESTA 1 .a): Remítase a la respuesta de 
la pregunta 3 de la firma SKODA EXPORT S.A. 
del 9/02/07 brindada a través de la CIRCULAR 
ACLARATORIA N° 3 (con consulta). 

PREGUNTA3): "ARTICULO 37: REQUERIMIEN- 
TOS ELÉCTRICOS GENERALES: El proyecto eje- 
cutivo, deberá contemplar que, en la medida de lo 
posible, todos los equipos electromecánicos, los 
materiales complementarios a emplear, tanto los 
propios de la central eléctrica así como los de vin- 
culación de la generación con el sistema de trans- 
porte en alta tensión, deberán ser del tipo interior. 

En relación al párrafo anterior, se requiere: 

• Grupo de conexión (DY ó DD) de los Trans- 
formadores Elevadores. 

RESPUESTA 3): 

• Grupo de conexión DY. 

PREGUNTA 4): "ARTICULO 2 Q : DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL PROYECTO: "La central termo- 
eléctrica a carbón tendrá una potencia ISO en 
servicio base de aproximadamente 240 MW, pero 
no está limitada a dicho valor, el que podrá variar 
para adaptarse al módulo standard más económi- 
co que dispongan los proveedores". 

38.2.1 . PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE 
LOS GENERADORES: "Potencia aparente del 
generador: 140 MVA (Mínimo)". 

Favor Aclarar cuál Párrafo prevalece." 

RESPUESTA 4): Se confirma lo dicho en el Ar- 
tículo 2°, en cuanto a que la Central deberá tener 
del orden de 240 MW. Se confirma lo dicho en el 
Artículo 38.2.1 , en cuanto a que la potencia apa- 
rente de cada generador (y deberá haber 2) esta- 
rá en el orden de 140 MVA (mínimo). 

PREGUNTA 5): "PET PARÁGRAFO 26.3 DIS- 
POSICIÓN GENERAL (LAYOUT): "Optimización 
del predio destinado a esta Central Termoeléctri- 
ca para permitir la instalación de una futura am- 
pliación al mínimo costo". 

• Se debe considerar en el diseño espacio para 
una futura ampliación de la capacidad de genera- 
ción eléctrica de la planta. 

• En caso de ser así, de qué capacidad se 
está hablando. 

Deben los servicios auxiliares (vapor, agua de 
enfriamiento, aire de instrumentos, etcétera) en- 



tonces ser sobredimensionados en la primera eta- 
pa (para el caso de los 240 MW) para poder así 
suplir los requerimientos en el futuro para la eta- 
pa de ampliación." 

RESPUESTA 5): Se debe considerar espacio 
para futuras ampliaciones, pero no se deben so- 
bredimensionar equipos de servicios auxiliares 
para la etapa de ampliación. 

PREGUNTA 7): "General Instrumentación y 
Control: El sistema de control remoto de los equi- 
pos involucrados, basado en PLC, DCS u otro, 
favor aclarar." 

RESPUESTA 7): Ver Artículo 3.2: Suministro de 
equipos y estructuras metálicas del Pliego de Es- 
pecificaciones Técnicas. 

PREGUNTA 8): "Artículo 27, Sistema de alimen- 
tación de combustible: El SCADA será un sistema 
de adquisición de datos para el sistema de entra- 
da y manejo de carbón, solamente?." 

RESPUESTA 8): Los requerimientos mínimos 
del SCADA son los indicados en el Artículo 
27.2.2.2. BALANZAS DE CARBÓN del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

PREGUNTA 1 0): "General Procesos: Para el di- 
mensionamiento de los equipos se adoptarán en 
todos los casos las condiciones más desfavorables 
de las indicadas en los análisis. En caso negativo, 
favor indicar cuáles deberán ser adoptadas." 

RESPUESTA 10): Esta Comisión aclara, que 
este párrafo es aplicable solo al Artículo 32 TRA- 
TAMIENTO DELAGUA DE REPOSICIÓN Y SER- 
VICIOS GENERALES del Pliego de Especifica- 
ciones Técnicas, no debiendo ser adoptadas otras 
condiciones. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas del día 13 de marzo del corriente 
año, que hiciera la firma IECSA-CHINAGOUDIAN 
CORPORATION. 

PREGUNTA 1):"Del análisis del Anexo XII - 
Planilla de cotización, nos surgen las siguientes 
observaciones: 

c) "Del análisis de la documentación que conforma 
el pliego, interpretamos que en el formulario N 2.1 
1 .02 Planilla de Cotización F- Montaje de Equipos, se 
deberían incluir las siguientes voces de montaje: 

- "Montaje de Sistema de Reposición de agua", 
cuyo suministro aparece en el punto B-17 de la 
planilla de cotización B-Suministro de Equipos y 
Materiales, (valor FOB). 

- "Montaje de Equipos para Almacenamiento, 
Tratamiento y Manejo del Carbón", cuyo suminis- 
tro aparece en el punto B-24 de la planilla de coti- 
zación B- suministro de Equipos y Materiales (Va- 
lor FOB). 

- "Montaje de Equipos para Evacuación, Trata- 
miento, Alamacenamiento, Manejo y Disposición 
Final de Cenizas", cuyo suministro aparece en el 
punto B-25 de la planilla de cotización B - Sumi- 
nistro de Equipos y Materiales (Valor FOB)." 

RESPUESTA 1 .c): La Planilla de Cotización de 
Precios Unitarios adjunta al Pliego de Cláusulas 
Especiales debe considerarse que fija los ítems 
mínimos, debiendo el oferente cotizar todos aque- 
llos elementos, equipos, componentes, etc., que, 
aunque no estuvieren expresamente contempla- 
dos en la misma, estime que deben estar discri- 
minados, indicando la unidad de medida que co- 
rresponda, cantidad, precio unitario, etc. 

d) "En el ítem F-2, del formulario N°2.1 1.02 
Planilla de Cotización F-Montaje de Equipos, en- 
tendemos que se debe incluir el montaje de los 
suministros contemplados en los ítems B - 3 y B - 
4 de la planilla de cotización B - Suministro de 
Equipos y materiales - (Valor FOB)." 

RESPUESTA 1.d): Remítase a la respuesta a 
su pregunta 1 .c) brindada a través de la presente 
CIRCULAR. 

1 .e) Detectamos que existe un diferente orden 
de correlatividad entre los ítems de las planillas 
de Cotización de suministro B y de Montaje F. Para 
un mejor control proponemos utilizar el mismo 
orden para ambas planillas. 

En virtud de las observaciones expuestas de A 
a C, solicitamos nos aclaren si nuestras interpre- 
taciones son correctas y en todo caso nos indi- 
quen en que ítems se deberán incluir los precios 
de los conceptos que consideramos no incluidos." 

RESPUESTA 1.e): El oferente deberá cotizar 
como mínimo los ítems según la planilla de coti- 
zación (precios unitarios) que forma parte del Plie- 
go, pero deberá introducir todas aquellas amplia- 
ciones que resulten necesarias a los fines de re- 
presentar su oferta técnica y económica con la 
mayor desagregación. 

PREGUNTA 2:" En el Pliego de Especificacio- 
nes Técnicas (PET), Articulo 33 °- Sistema de Agua 
de Refrigeración, indica que se deberá presentar 
una oferta "Básica", considerando que se alimen- 
tará con agua proveniente del Río Turbio. Esta 
oferta se debe materializar como precio de sumi- 
nistro en el Anexo XII - ítem B - 7 y como montaje 
en el ítem F - 9 del mismo anexo. 
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En el mismo artículo del PET, se indica una "Pro- 
puesta Opcional", como por ejemplo con Aeroen- 
friador o Sistema Mixto". Esta Propuesta Opcio- 
nal nos genera las siguientes dudas. 

2 a.): ¿En qué parte e ítems del Anexo XII, se 
deberá cotizar el suministro y montaje de esta "Pro- 
puesta Opcional"? 

RESPUESTA 2.a.): Remítase a las respuestas 
a sus preguntas 1 .c y 1 .e. brindadas a través de la 
presente CIRCULAR. 

2.b.) "¿Se debe seguir manteniendo como pun- 
to de alimentación, las aguas del Río Turbio?" 

RESPUESTA 2.b.) Remítase a la respuesta a 
la pregunta 10 del grupo ISOLUX CORSAN de 
fecha 06/02/07 brindad a través de la CIRCULAR 
ACLARATORIA 3 (CON CONSULTA). 

2.c.) "¿Esta propuesta opcional debe perseguir 
como objetivo principal, una disminución de los 
consumos de agua u otro objetivo?" 

RESPUESTA 2.c.) No existe otro objetivo que 
minimizar el consumo de agua. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas del día 16 de marzo del corriente 
año, que hiciera la firma JANTESA. 

PREGUNTA 1): "PCE, Anexo II, Planilla de Coti- 
zación: Favor definir los ítems de Pago A-1 "Servi- 
cios de Ingeniería de Diseño", A-2 "Servicios de In- 
geniería de Montaje" y A-3 "Servicios de Ingeniería 
de Proceso de Pruebas y de Puesta en Servicio". 

RESPUESTA 1): Remítase a lo dispuesto por 
los Artículos 1 7, 1 8, 1 9, 20 y 21 del Pliego de Es- 
pecificaciones Técnicas. 

PREGUNTA 2): " PCE- Art. 57, plazo de ejecu- 
ción y programación: Favor definir "Proyecto de 
Detalle", ¿Es parte de la Ingeniería de Diseño?. 
Si es así, ¿qué documentos la componen?". 

RESPUESTA 2): Remítase a lo dispuesto por el 
Artículo 17.1 del Pliego de Especificaciones Téc- 
nicas y Artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 del Pliego 
de Cláusulas Especiales. 

PREGUNTA 3): "PCE, Art. 57, Art. 60: En el Art. 
57 se indica que el plazo máximo de ejecución del 
Proyecto de Detalle son seis meses, con una apro- 
bación anticipada de la documentación de 30 días 
desde el inicio de cada tarea específica; En el art. 
60 se indica que dentro de los 20 días de presen- 
tación, el Cliente devolverá copia, si amerita cam- 
bios, el Cliente tomará 20 días más para su apro- 
bación. En función a estos tiempos, ¿es posible 
extender el tiempo de ejecución de este Proyecto 
de Detalle? ¿Estos tiempos son días continuos?." 

RESPUESTA 3): Remítase a lo dispuesto por 
los Artículos 57 y 60 del PCE. Los plazos se con- 
tarán en días corridos. 

PREGUNTA 4): "PET. 25.1 .1 . Programación de 
los Primeros seis meses: ¿Esta planificación co- 
rresponde a las actividades del "Proyecto de De- 
talle" que se indica en el PCE, art. 57?" 

RESPUESTA 4): Remítase a los Artículos 18 y 
25 del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

PREGUNTA 5): "PET. 25.1 Programación gene- 
ral: Favor validar si este Plan General es el que se 
menciona en el punto 25.2 PROGRAMACIÓN DE- 
TALLADA DE LAS OBRAS del mismo documento?". 

RESPUESTA 5): Remítase al Artículo 25 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 

PREGUNTA 6): "PET. 25.1 .2. Diagrama de ba- 
rras (Carta Gantt): Favor validar si éste Plan De- 
tallado es el se menciona en el punto 25.2 PRO- 
GRAMACIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS del 
mismo documento". 

RESPUESTA 6) Remítase al Artículo 25 del Plie- 
go de Especificaciones Técnicas. 

PREGUNTA 7): "PET 25.2 Programación deta- 
llada de las obras: Favor validar si esta programa- 
ción se basará en los Diagramas de Barras men- 
cionados en el punto 25.1.2 (con mayor detalle, 
pero, sobre el mismo)". 

RESPUESTA 7) Remítase al Artículo 25 del Plie- 
go de Especificaciones Técnicas. 

PREGUNTA 8): "PET 25.1 .4 Diagrama de Se- 
cuencia de Actividades: Favor indicar si este pun- 
to puede ser mostrado igual que el punto 25.1 .2. 
pero con el detalle requerido". 

RESPUESTA 8) Remítase al Artículo 25 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 

PREGUNTA 9): "PET 15: Condiciones de ope- 
ración: Favor confirmar que el generador de arran- 
que en negro funcionará tanto para la detención y 
rearranque de la planta, como para alimentar to- 
das las cargas de servicios auxiliares de emer- 
gencia de la planta": 

RESPUESTA 9): Se confirma que el generador 
de arranque en negro funcionará tanto para la 
detención como para el re arranque de la planta. 
Las cargas a alimentar por este grupo generador 
están detalladas por el Artículo 35.6.2. del Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas del día 16 de marzo del corriente 
año, que hiciera la firma IECSA-CHINA GOUDIAN. 



PREGUNTA 3): Dado que el Pliego en su Ar- 
tículo 27.2.2.3 Evacuación de Cenizas, indica que 
tanto las cenizas volantes como las cenizas fundi- 
das, se conducirán por medio de un sistema de 
transporte hacia una tolva de almacenaje cuya 
ubicación y diseño estarán a cargo del oferente, y 
párrafo aparte solicita que el oferente proponga 
como opción dos alternativas para el depósito 
definitivo de las cenizas y escorias, solicitamos: 

a) Nos indiquen si es correcto cotizar como al- 
cance básico en el ítem B-25 del Formulario N Q 
2.1-1.04 Planilla de Cotización - B- Suministros 
de Equipos y Materiales (Valor FOB), el suminis- 
tro del transporte hasta las tolvas inclusive. 

RESPUESTA 3 a) Remítase a la respuesta a 
sus preguntas 1.c y 1.e de fecha 13/03/07, brin- 
dada a través de la presente CIRCULAR. 

b) Incorporar un nuevo ítem en el Formulario N s 
2.1. Planilla de Cotización - F Montaje de Equi- 
pos, los suministros indicados en el punto a). 

RESPUESTA 3 b): Remítase a la respuesta a 
sus preguntas 1.c y 1.e de fecha 13/03/07, brin- 
dada a través de la presente CIRCULAR. 

c) Indicar si para el Depósito Definitivo de la 
Ceniza, se las opciones a proponer son técnicas, 
o técnico-económicas. 

RESPUESTA 3 c): Son técnico-económicas, 
conforme lo dispuesto por el Artículo 26.1 del Plie- 
go de Especificaciones Técnicas. 

d) En el caso de requerirse propuestas técnico- 
económicas, incorporar las mismas, dentro del 
Formulario N s 2.1 , Planilla de Cotización- 1, ítems 
Opcionales. 

RESPUESTA 3 d): Remítase a la respuesta a 
sus preguntas 1.c y 1.e de fecha 13/03/07, brin- 
dada a través de la presente CIRCULAR. 

e) Para calcular el volumen de Cenizas a ser de- 
positadas ¿cuál es el tiempo de funcionamiento de 
la Central Termoeléctrica, que se debe considerar? 

RESPUESTA 3 e): Remítase a la respuesta a 
su pregunta 2 de fecha 14/02/07, brindada a tra- 
vés de la presente CIRCULAR. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas del día 19 de marzo del corriente 
año, que hiciera la firma CMEC (CHINA MACHI- 
NERY & EQUIPMENT IMPORT & EXPORT COR- 
PORATION). 

PREGUNTA 2): "¿Cuál es la configuración solici- 
tada para la subestación, barra simple completa o 
barra simple partida con acoplamiento longitudinal?". 

RESPUESTA2: La barra deberá ser simple par- 
tida con acoplamiento longitudinal, de acuerdo al 
ANEXO 2 al Pliego de Especificaciones Técnicas. 

PREGUNTA 3): "Con referencia a lo citado en 
el Artículo N 5 2 del PET, ¿cuántas líneas de Alta 
Tensión vincularán la Central Térmica de Río Tur- 
bio con el sistema de Alta Tensión (SADI)?". 

RESPUESTA 3): Una línea de alta tensión con 
dos conductores por fase. 

PREGUNTA 5):"¿La construcción de la o las lí- 
neas de alimentación en 1 32kV a las referidas loca- 
lidades, forman parte del alcance de esta licitación? 

RESPUESTA 5): Remítase a la respuesta de la 
consulta 1 .e.2 de la empresa CMEC del 22/02/07 
brindada a través de la presente CIRCULAR. 

La Comisión Evaluadora asignada a los efectos 
de la licitación de referencia aclara con respecto a 
las Consultas del día 19 de marzo del corriente 
año, que hiciera la firma SKODAEXPORT S.A. 

PREGUNTA 9 ): " Cuál es la idea de la parte 
argentina sobre el diseño de los sistemas de pues- 
ta a tierra de la Central Térmica y en la subesta- 
ción de 500 kV y sobre su eventual interconexión?. 
Quién será responsable por el diseño del sistema 
de puesta a tierra común (para la Central Térmica 
y para la subestación de 500 kV)?". 

RESPUESTA 9): Las puestas a tierra formarán 
parte de la propuesta. 

La Comisión hace saber que todas las consul- 
tas no incluidas en la presente circular, serán con- 
testadas oportunamente en las sucesivas circula- 
res aclaratorias. 

e. 17/04/2007 N° 543.1 09 v. 18/04/2007 



LIMPIEZA 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y PRODUCCIÓN 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, 

PESCA Y ALIMENTOS SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y 

CALIDAD AGROALIMENTARIA 

LICITACIÓN PUBLICAN" 5/2007 

OBJETO: Contratación del servicio de lim- 
pieza integral a prestarse en distintas depen- 



dencias del SENASA por el término de doce 
(12) meses. 

Lugar y horarios de consulta de pliegos: Av. 
Paseo Colón 367, 8° Piso - Capital Federal, De- 
partamento de Compras, Suministros y Patrimo- 
nio (Lunes a viernes de 1 0.00 a 1 3.00 y de 1 4.00 
a 1 6.00 hs.)- SENASA. 

Valor del pliego: Sin valor. 

Lugar y plazo de presentación de las ofertas: 
Av. Paseo Colón 367, 8° Piso - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Departamento de Compras Su- 
ministros y Patrimonio - SENASA, de lunes a vier- 
nes de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 16.00 hs., has- 
ta las 12.00 horas del día 15 de mayo de 2007. 

Lugar del acto de apertura: Av. Paseo Colón 367, 
8 o Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, De- 
partamento de Compras, Suministros y Patrimo- 
nio - SENASA. 

Día y hora del acto de apertura: 1 5 de mayo de 
2007 a las 12.00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultar en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentina compra. gov.ar, ingresando al ac- 
ceso directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 16/04/2007 N° 542.631 v. 17/04/2007 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

REGIÓN ADUANERA POSADAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2007 

Ejercicio: 2007 

Expediente N ° 1 -251 596-2007 

OBJETO: Contratación del servicio de lim- 
pieza para la Aduana de Paso de los Libres. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Sección Admi- 
nistrativa y Financiera de la Dirección Regional 
Aduanera Posadas, Córdoba 2167, Posadas - 
Misiones. Hasta antes de la apertura de ofertas, y 
en día hábil en el horario de 07.00 a 15.00 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Sección Administrativa y 
Financiera de la Dirección Regional Aduanera 
Posadas, Córdoba 2167, Posadas - Misiones. 
Hasta antes de la apertura de ofertas, y en día 
hábil en el horario de 07.00 a 15.00 hs. 

Presentación de ofertas: Sección Administrati- 
va y Financiera de la Dirección Regional Aduane- 
ra Posadas, Córdoba 2167, Posadas- Misiones. 
Hasta antes de la apertura de ofertas, y en día 
hábil en el horario de 07.00 a 15.00 hs. 

Acto de apertura: Sección Administrativa y Fi- 
nanciera de la Dirección Regional Aduanera Po- 
sadas, Córdoba 21 67, Posadas - Misiones. 25 de 
abril de 2007 a las 09.00 horas. 

e. 17/04/2007 N° 542.697 v. 18/04/2007 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

REGIÓN ADUANERA POSADAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2007 

Ejercicio: 2007 

Expediente N ° 1 -251 290-2007 

OBJETO: Servicio de limpieza para la Adua- 
nas de Santo Tomé. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Sección Adminis- 
trativa y Financiera de la Dirección Regional Adua- 
nera Posadas, Córdoba 21 67, Posadas - Misiones. 
Se podrán retirar hasta antes de la apertura de ofer- 
tas, y en día hábil en el horario de 07.00 a 1 5.00 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Sección Administrativa y 
Financiera de la Dirección Regional Aduanera 
Posadas, Córdoba 21 67, Posadas - Misiones. Se 
podrán consultar hasta antes de la apertura de 
ofertas, y en el horario de 07.00 a 15.00 horas. 

Presentación de ofertas: Sección Administrati- 
va y Financiera de la Dirección Regional Aduane- 
ra Posadas, Córdoba 2167, Posadas- Misiones. 
Se podrán presentar hasta antes de la apertura 
de ofertas, en el horario de 07.00 a 15.00 horas. 

Acto de apertura: Sección Administrativa y Fi- 
nanciera de la Dirección Regional Aduanera Po- 
sadas, Córdoba 2167, Posadas - Misiones. Día 
25 de abril de 2007 a las 1 1 .00 horas. 



El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acce- 
so directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 17/04/2007 N° 542.698 v. 18/04/2007 



MANT., INST., ASESORAN/., Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.005 

OBJETO: Provisión, instalación y puesta en 
funcionamiento, Modalidad Llave en Mano, de un 
sistema de medición y control de tráfico en la Red 
y su correspondiente servicio de mantenimiento 
correctivo y, de corresponder, preventivo. 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: 

Florida 302, 7mo. Piso - Compras, Ciudad de 

Buenos Aires. De 10 a 15 hs. 
Tel/Fax: 4329-8809/1 0/11 
E-Mail: mkon@bancociudad.com. ar 
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del pliego de condiciones: $ 480.- (Pesos: 

Cuatrocientos ochenta). 
Lugar de presentación de las ofertas: Florida 

302, 7mo. Piso - Compras, Ciudad de Buenos 

Aires. 
Apertura: 10/05/2007 a las 11.00 hs. 

e. 17/04/2007 N° 542.91 5 v. 23/04/2007 



SEGUROS 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN DE COMPRAS 

Y LICITACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2007 

Expediente N° 39.740/06 

OBJETO: El presente llamado a Licitación 
tiene por objeto la contratación de los servi- 
cios de una Aseguradora de Riesgos del Tra- 
bajo (A.R.T.) para el personal docente, docen- 
tes ad honorem, no docente, becarios y pasan- 
tes de la Universidad de Buenos Aires, por un 
período de ocho (8) meses, con opción a ser 
prorrogado por un (1) período más igual. 

Presupuesto oficial: $ 1.512.000.- (un millón 
quinientos doce mil). 

Lugar de consulta: El Pliego de Bases y Condi- 
ciones Particulares de este procedimiento podrá 
ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o 
consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.onc.mecon.gov.ar, acce- 
diendo al Link "Transparencia". 

Lugar de venta y consulta del pliego (Hasta 2 
días anteriores a la fecha de apertura: Siendo esta 
el 20/04/07) Inclusive. 

Dirección de Compras y Licitaciones - Viamon- 
te N ° 430, Planta Baja, Oficina 3 - (1 053) Capital 
Federal. Tel.: 4510-1110/1111. Atención de lunes 
a viernes de 1 0.00 a 1 4.00 horas. 

Valor del pliego: $ 20.- (Pesos veinte). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
de Compras y Licitaciones. 

Apertura: 25 de abril de 2007 a las 1 0.00 horas, 
e. 17/04/2007 N° 542.941 v. 18/04/2007 



SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS 



EJERCITO ARGENTINO 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS HISTÓRICOS 

DEL EJERCITO 

CONTRATACIÓN DIRECTA N ° 05/2007 

Expediente N° BD07-0046/5 

ANUNCIO DE ANULACIÓN DE ACTO 
LICITARIO 

OBJETO: Anulación del llamado a Servicios 
de Desinfección y Desinsectación (Exterminio 
de Plagas en General). 

Fundamento: Orden del Director de Asuntos 
Históricos del Ejército mediante Resolución 
N° 14/2007. 



Martes 1 7 de abril de 2007 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 31.136 



Lugar de consulta: Dirección de Asuntos Histó- 
ricos del Ejército -Servicio Administrativo Finan- 
ciero - Oficina de Compras, Calle Carlos Pellegri- 
ni y Padre Elizalde, Ciudadela - Buenos Aires. 

Teléfono: 4653-1 81 8 - Int. 1 1 7/1 20/1 23. 

e. 17/04/2007 N° 542.825 v. 17/04/2007 



SERVICIOS DIVERSOS 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y PRODUCCIÓN 
SECRETARIA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA 
INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2007 

OBJETO: Reconstrucción piso de entrada en 
el Edif., 48 Envases y Embalajes en el Parque 
Automotor Tecnológico Miguelete, Av. Gral. 
Paz 5445, Miguelete, Pcia. de Bs. As. 

Presupuesto Oficial: $ 75.000,00. 

Valor del pliego: $ 30,00. 

Consulta o retiro del pliego: INTI-Sede Central, 
Departamento de Suministros, Edif. N ° 1 2, Av. Gral. 
Paz 5445, Miguelete, Pcias. de Bs. As., días hábi- 
les de 09.00 a 1 2.30 hrs. y de 1 3.30 a 1 5.00 hrs. 

Presentación de ofertas: INTI-Sede Central, 
Departamento de Suministros, Edif. N° 12, Av. 
Gral. Paz 5445, Miguelete, Pcia. de Bs. As., 
días hábiles de 09.00 a 12.30 hrs. y de 13.30 
a 15.00 hrs. 

Apertura de ofertas: 

Fecha: 02 de mayo de 2007. 

Hora: 10.00 horas. 

Lugar: Con la presencia de los oferentes o sus 
Representantes en INTI - Sede Central - Parque 
Teconológico Miguelete - Edificio N ° 1 2 - Departa- 
mento de Suministros -Avda. General Paz 5445- 
San Martín - Pcia. de Bs. As. - Tel./Fax: (05411) 
4755-2952. 

e. 1 6/04/2007 N ° 541 .998 v. 20/04/2007 



BANCO CENTRAL DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 20/2007 
Expediente N° 100.435/07 

OBJETO: Restauración de puerta de acceso 
al Edificio San Martín 275. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de 
Contrataciones, Reconquista 266, Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires (Anexo San Martín 235, 
8 o Piso, Oficina N°801) de 10:00 a 15:00 horas, 
hasta el 30/04/07, mediante una nota y/o tarjeta 
comercial identificatoria o fotocopia de ficha de 
inscripción de nuestro Registro de Proveedores 
con la cual obtendrá el 50% de dto. del valor del 
pliego. Los pliegos se abonan en efectivo o che- 
que de la empresa, en este último caso hasta 
72 hs. hábiles anteriores a la fecha de apertura. 

Asimismo, pueden efectuarse consultas en el 
sitio del BCRA en Internet: www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 1 70.- (Pesos ciento setenta). 

Presentación de las ofertas y apertura de so- 
bres: En el área antes mencionada, hasta el día 
02/05/07 a las 12:00 horas. 

Inspección de emplazamiento de las obras y 
consultas: La participante, antes de formular su 
oferta, deberá efectuar una verificación del esta- 
do en que se encuentra/n el/los bien/es objeto de 
la compulsa. La misma se llevará a cabo en una 
sola oportunidad, el Tercer día hábil bancario an- 
terior a la fecha de apertura de las ofertas, a las 
13:00 horas. A tal efecto, tomará contacto con la 
Gerencia de Servicios Generales -Subgerencia de 
Infraestructura- de este Banco, sita en Reconquis- 
ta 266, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Anexo 
San Martín 235, Piso 9 o , Oficina N°905, teléfono 
4348-3834. en el horario de 10:00 a 15:00. 

e. 17/04/2007 N ° 542.385 v. 18/04/2007 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA 

POSADAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2007 

Ejercicio: 2007 

Expediente N ° 1 -251 598-2007 

OBJETO: Servicio de acarreo para las Adua- 
nas de Posadas y San Javier. 



Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Sección Admi- 
nistrativa y Financiera de la Dirección Regional 
Aduanera Posadas, sita en calle Córdoba N ° 21 67, 
Posadas, Misiones. Se podrán adquirir hasta an- 
tes de la apertura de ofertas, y en el horario de 
07.00 a 15.30 horas. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Sección Administrativa y Fi- 
nanciera de la Dirección Regional Aduanera Posa- 
das, sita en calle Córdoba N ° 21 67, Posadas, Misio- 
nes. Se podrán consultar hasta antes de la apertura 
de ofertas, y en el horario de 07.00 a 15.30 horas. 

Presentación de ofertas: Sección Administrativa y 
Financiera de la Dirección Regional Aduanera Posa- 
das, sita en calle Córdoba N°2167, Posadas, Misio- 
nes. Se podrán presentar hasta antes de la apertura 
de ofertas, y en el horario de 07.00 a 15.30 horas. 

Acto de apertura: Sección Administrativa y Fi- 
nanciera de la Dirección Regional Aduana Posa- 
das, sita en calle Córdoba N ° 21 67, Posadas, Mi- 
siones. Día 20 de abril de 2007 a las 1 1 .00 horas, 
e. 16/04/2007 N° 542.471 v. 17/04/2007 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA 

POSADAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2007 

Ejercicio: 2007 

Expediente N° 1-251597/2007 

OBJETO: Servicio de acarreo para la Adua- 
na de Paso de Los Libres. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Sección Admi- 
nistrativa y Financiera de la Dirección Regional 
Aduanera Posadas, sita en calle Córdoba N ° 21 67, 
Posadas, Misiones. Se podrán adquirir hasta an- 
tes de la apertura de ofertas, y en el horario de 
07.00 a 15.30 horas. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Sección Administrativa y Fi- 
nanciera de la Dirección Regional Aduanera Posa- 
das, sita en calle Córdoba N ° 21 67, Posadas, Misio- 
nes. Se podrán consultar hasta antes de la apertura 
de ofertas, y en el horario de 07.00 a 15.30 horas. 

Presentación de ofertas: Sección Administrativa y 
Financiera de la Dirección Regional Aduanera Posa- 
das, sita en calle Córdoba N°2167, Posadas, Misio- 
nes. Se podrán presentar hasta antes de la apertura 
de ofertas, y en el horario de 07.00 a 15.30 horas. 

Acto de apertura: Sección Administrativa y Fi- 
nanciera de la Dirección Regional Aduana Posa- 
das, sita en calle Córdoba N ° 21 67, Posadas, Mi- 
siones. Día 20 de abril de 2007 a las 09.00 horas, 
e. 16/04/2007 N° 542.472 v. 17/04/2007 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.131 

OBJETO: Contratación de Curso de Escritu- 
ra Taller de Redacción Comercial e Informativa. 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Gcia. 
de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, 
Florida 302, 7mo. Piso, C.A.B.A., de 10 a 15 hs. 

Tel/Fax: 4329-8809/1 0/11 

E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com. ar 

Página Web: www.bancociudad.com.ar 

Valor del pliego: $ 55.- (Pesos: Cincuenta y cin- 
co). 

Lugar de presentación de las ofertas: Gcia. de 
Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita 
en Florida 302, 7mo. Piso. 

Apertura: 26-04-2007 a las 12.00 horas. 

e. 12/04/2007 N° 542.526 v. 18/04/2007 



ción de lay out" en el edificio sede de la Su- 
cursal Tolosa (BA). 

La apertura de las propuestas se realizará el 
04/05/07 a las 1 2:30 hs. en el Área de Compras y 
Contrataciones - Departamento de Inmuebles - 
Bartolomé Mitre 326, 3 o Piso, Oficina 31 1 - (1 036) 
- Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos: En la citada De- 
pendencia, en la Sucursal Tolosa (BA) y en la 
Gerencia Zonal La Plata. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el 
sitio de la página Web del Banco de la Nación Ar- 
gentina www.bna.com.ar 

Costo estimado: $ 84.800.- + IVA. 

Valor del pliego: $ 100.- 

e. 13/04/2007 N° 542.462 v. 18/04/2007 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-1491 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° INM-1491, para los trabajos de "Nueva cu- 
bierta de chapa y construcción de bunker" en 
el edificio sede de la Sucursal Nicanor Olivera 
y "Construcción de bunker de seguridad" en el 
edificio sede de la Sucursal Juan N. Fernández. 

La apertura de las propuestas se realizará el 
03/05/07 a las 1 3:30 hs. en el Área de Compras y 
Contrataciones - Departamento de Inmuebles - 
Bartolomé Mitre 326, 3 o Piso, Oficina 31 1 - (1 036) 
- Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos: En la citada De- 
pendencia, en las Sucursales Nicanor Olivera, Juan 
N. Fernández y en la Gerencia Zona Mar del Plata. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el 
sitio de la página Web del Banco de la Nación Ar- 
gentina www.bna.com.ar 

Costo estimado: $ 85.900.- + IVA. 

Valor del pliego: $ 100.- 

e. 13/04/2007 N° 542.463 v. 18/04/2007 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-1490 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N ° INM-1 490, para los trabajos de "Remodela- 
ción de lay out" en el edificio sede de la Su- 
cursal Av. 60 - La Plata. 

La apertura de las propuestas se realizará el 
03/05/07 a las 1 2:30 hs. en el Área de Compras y 
Contrataciones - Departamento de Inmuebles - 
Bartolomé Mitre 326, 3 o Piso, Oficina 31 1 - (1 036) 
- Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos: En la citada De- 
pendencia, en la Sucursal Av. 60 y en la Gerencia 
Zonal La Plata. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el 
sitio de la página Web del Banco de la Nación Ar- 
gentina www.bna.com.ar 

Costo estimado: $ 62.200.- + IVA. 

Valor del pliego: $ 100.- 

e. 13/04/2007 N° 542.465 v. 18/04/2007 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-1 492 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° INM-1 492, para los trabajos de "Remodela- 



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. 
Expediente N ° 0000005374 
LICITACIÓN PUBLICA 

OBJETO: Actualización del Sistema Dosimé- 
trico de la CNA I. 

Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Abaste- 
cimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, Piso 
5°- 1429 -Capital Federal, en el horario de 9.00 
a 1 2.00 de lunes a viernes hábiles. 

Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia 
de Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 
3619, Piso 5 o , Capital Federal. 

Apertura: Gerencia Abastecimiento y Contrata- 
ciones, Arribeños 361 9, 5° Piso, Capital Federal. 

Fecha apertura: 04 de mayo de 2007. 

Hora: 10.00 (diez). 

Valor del pliego: Sin cargo. 

e. 16/04/2007 N° 542.551 v. 17/04/2007 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA 
ARSENAL NAVAL 
PUERTO BELGRANO 
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 39/2007 
Expediente N° ARPB, C04, LFY 92/07 

OBJETO: Por la construcción manguitos de 
bomba de agua de mar perteneciente al Des- 
tructor A.R.A. "Heroína". 

Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o 
consultarse los pliegos: Departamento Contabili- 
dad, Arsenal Naval Puerto Belgrano. De lunes a 
viernes, en el horario de 08.00 a 14.00 hs. 

Teléfono 02932-486972/6974. 

Valor del pliego: Pesos treinta ($ 30,00). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consultado u obtenido 
sin costo, en los sitios Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentina compra.gov.ar en 
Contrataciones Tradicionales accediendo al link Con- 
trataciones Vigentes. En este caso la cotización se 
deberá ajustar a la Resolución SSGP N ° 24/2004, y 
a la Circular ONC N ° 24/2006, ingresando como "pro- 
veedor" con su usuario y contraseña. 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: 
Departamento Contabilidad Arsenal Naval Puerto 
Belgrano. De lunes a viernes, en el horario de 
08.00 a 14.00 hs. 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de la 
apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Departa- 
mento Contabilidad Arsenal Naval Puerto Belgra- 
no. De lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 
14.00 hs. 

Apertura: 02/05/07 a 09.30 hs. 

e. 16/04/2007 N° 542.693 v. 17/04/2007 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA 
ARSENAL NAVAL 
PUERTO BELGRANO 
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 38/2007 
Expediente N° ARPB, C04, LFY 91/07 

OBJETO: Por la construcción tubería aspi- 
ración de agua de mar perteneciente al Des- 
tructor A.R.A. "Heroína". 

Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o 
consultarse los pliegos: Departamento Contabili- 
dad, Arsenal Naval Puerto Belgrano. De lunes a 
viernes, en el horario de 08.00 a 14.00 hs. 

Teléfono 02932-486972/6974. 

Valor del pliego: Pesos treinta ($ 30,00). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado u ob- 
tenido sin costo, en los sitios Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argentina 
compra.gov.ar en Contrataciones Tradicionales 
accediendo al link Contrataciones Vigentes. En 
este caso la cotización se deberá ajustar a la Re- 
solución SSGP N° 24/2004, y a la Circular ONC 
N ° 24/2006, ingresando como "proveedor" con su 
usuario y contraseña. 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: 
Departamento Contabilidad Arsenal Naval Puerto 
Belgrano. De lunes a viernes, en el horario de 
08.00 a 14.00 hs. 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de la 
apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Departa- 
mento Contabilidad Arsenal Naval Puerto Belgra- 
no. De lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 
14.00 hs. 

Apertura: 02/05/07 a 09.30 hs. 

e. 16/04/2007 N° 542.694 v. 17/04/2007 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA 

ARSENAL NAVAL PUERTO 

BELGRANO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA N° 37/2007 

Expediente N° ARPB, C04, LFY 90/07 

OBJETO: Por la ejecución mantenimiento W5 
y desmonte de cigüeñal y tren de engranaje 
del motor MTU 6V396 N°2 perteneciente al 
Destructor A.R.A. "Alte. Brown". 
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Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o 
consultarse los pliegos: Departamento Contabili- 
dad, Arsenal Naval Puerto Belgrano. De lunes a 
viernes, en el horario de 08.00 a 14.00 hs. 

Teléfono 02932-486972/6974. 

Valor del pliego: Pesos treinta ($ 30,00). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado u ob- 
tenido sin costo, en los sitios Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www. argentina 
compra. gov.ar en Contrataciones Tradicionales 
accediendo al link Contrataciones Vigentes. En 
este caso la cotización se deberá ajustar a la Re- 
solución SSGP N° 24/2004, y a la Circular ONC 
N° 24/2006, ingresando como "proveedor" con su 
usuario y contraseña. 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: 
Departamento Contabilidad Arsenal Naval Puerto 
Belgrano. De lunes a viernes, en el horario de 
08.00 a 14.00 hs. 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de la 
apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Departa- 
mento Contabilidad Arsenal Naval Puerto Belgra- 
no. De lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 
14.00 hs. 

Apertura: 02/05/07 a 09.30 hs. 

e. 16/04/2007 N° 542.695 v. 17/04/2007 



MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 04/2007 
Expediente N° 757/2006 

OBJETO: Contratación de trabajos de pintu- 
ra, pulido y plastificado de pisos, alfombrado 
y durlok a realizar en dependencias de la De- 
fensoría General de la Nación. 

Lugar, plazos y horarios de consulta de pliegos: 
Avda. Callao 970, Piso 2 o , Cap. Fed., Departa- 
mento de Contrataciones, hasta la fecha de aper- 
tura, de 10.00 a 15.30 hs. 

Valor del pliego: Sin valor. 

Lugar de presentación de las ofertas: Departa- 
mento Contrataciones, Avda. Callao 970, 2 o Piso, 
Capital Federal. 

Lugar del acto de apertura: Departamento de 
Contrataciones, Avda. Callao 970, 2° Piso, Capi- 
tal Federal. 

Día y hora del acto de apertura: 08 de mayo de 
2007 a las 14.00 hs. 

e. 16/04/2007 N° 542.744 v. 17/04/2007 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DETUCUMAN 

PLAN DE OBRAS MAYORES 
AVISO DE LICITACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2007 

En el marco del Programa "Plan de Obras Ma- 
yores" se anuncia el llamado a Licitación Pública 

OBJETO: Refacción de cubiertas; desagües 
pluviales e instalación eléctrica integral de la 
Escuela de Comercio Gral. San Martín de Mon- 
teros - Provincia de Tucumán. 

Presupuesto Oficial: $ 585.357,00 

Garantía de Oferta Exigida: $ 5.853,57.- 

Fecha de apertura: 31/05/2007- Hora: 10.00. 

Lugar: Salta 805 - San Miguel de Tucumán. 

Plazo de entrega: Ciento cincuenta días. 

Valor del pliego: $ 900.00.- 

Lugarde adquisición del pliego: Unidad Coordi- 
nadora Provincial (U.C.P.), Salta N°805 - San 
Miguel de Tucumán. 

Financiamiento: 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Nación Argentina. 

e. 16/04/2007 N° 542.996 v. 27/04/2007 



H. SENADO DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 23/2006 
Expediente N ° SA-2374/2006 

OBJETO: Refacción de cubierta en Edificio 
Anexo Talleres - Av. Entre Ríos 131. 



Adquisición del pliego de bases y condiciones: 
Dirección de Tesorería, H. Yrigoyen 1 708, Piso 2°, 
Of. 219, Capital Federal, de lunes a viernes de 
11.00 a 17.00 horas. 

Valor del pliego: $ 1 50,00 (Pesos ciento cincuen- 
ta). 

Venta del pliego: Desde el 17/04/07 hasta el 
27/04/07 inclusive, de 11.00 a17.00 horas. 

Visita: El 30/04/2007 

Consultas: Hasta el 02/05/07 en el horario de 
14.00 a 18.00 horas. 

Respuestas: El día 03/05/07. 

Presentación y apertura de las ofertas: Subdi- 
rección de Compras, H. Yrigoyen 1708, Piso 2 o , 
Of. 228 de lunes a viernes de 11.00 a 19.00 ho- 
ras, Capital Federal. 

Para consultas del pliego por internet 
(www.senado.gov.ar) 

Apertura: 04 de mayo de 2007 a las 13.00 ho- 
ras. 

e. 17/04/2007 N° 543.068 v. 18/04/2007 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE ARSENALES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2007 
Expediente N°DM 07-1017/5 

OBJETO: Recorrida y reparación de elemen- 
tos de talabartería de vehículos a rueda de la 
Fuerza. 

Lugar, plazos y horarios de consulta de pliegos: 
División Contrataciones, desde el 1 7/04/07 y has- 
ta la apertura en horario de 08.00 a 12.00. 

Lugar, plazos y horarios de retiro de pliegos: 
División Contrataciones, desde el 1 7/04/07 y has- 
ta la apertura en horario de 08.00 a 12.00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Servicio 
Administrativo Financiero - 1 er. Piso - Comando de 
Arsenales -Avenida Avelino Rolón 1445 -Ciudad 
de Boulogne Sur Mer, Provincia de Buenos Aires. 

Lugar del acto de apertura: Sala de Aperturas del 
Comando de Arsenales - 1 er. Piso - Comando de 
Arsenales -Avenida Avelino Rolón 1445 - Ciudad 
de Boulogne Sur Mer - Provincia de Buenos Aires. 

Día y hora del acto de apertura: 1 de mayo de 
2007 -09.00 horas. 

NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones Parti- 
culares de este procedimiento podrá ser consulta- 
do en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acce- 
diendo al Acceso directo "Contrataciones Vigentes", 
e. 17/04/2007 N ° 542.71 4 v. 18/04/2007 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.118 

OBJETO: Trabajos de reparación de revoques 
y pintura exterior en el Edificio "Florida", sito en 
Florida 302, C.A.B.A. (Renglón Nro. 1), Edificio 
"Larrea", sito en Larrea 37, C.A.B.A. (Renglón 
Nro. 2) y en la Sucursal Nro. 8 "Núñez", sita en la 
Av. Cabildo 3061, C.A.B.A. (Renglón Nro. 3). 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y 
Compras, sita en Florida 302, 7mo. Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Tel/Fax: 4329-8809/1 0/11 

E-Mail: lbiondo@bancociudad.com. ar 

Página Web: www.bancociudad.com.ar 

Valor del pliego: $ 1 30.- (Pesos: Ciento treinta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia 
de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, 
sita en Florida 302, 7mo. Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Apertura: 09-05-2007 a las 11.00 horas. 

e. 17/04/2007 N ° 542.91 2 v. 23/04/2007 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.114 

OBJETO: Reparación y 2° service de las 
máquinas enfriadoras a tornillo ubicadas en el 
edificio sito en Sarmiento 630, Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y 
Compras, sita en Florida 302, 7mo. Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 



Tel/Fax: 4329-8809/1 0/11 
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com. ar 
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del pliego: $ 145.- (Pesos: Ciento cuaren- 
ta y cinco). 

Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia 
de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, 
sita en Florida 302, 7mo. Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Apertura: 1 1 -05-2007 a las 1 1 .00 horas. 

e. 17/04/2007 N ° 542.91 4 v. 23/04/2007 



SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS 
COMUNALES CONEXOS 



IOSE - INSTITUTO DE 
OBRA SOCIAL DEL EJERCITO 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
LICITACIÓN PUBLICA N°01/2007 

OBJETO: Contratación del Servicio de Am- 
bulancia para los Afiliados del IOSE. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los 
pliegos: Paso 551 - C.A.B.A. - Planta Baja (Of. 
Contrataciones). Días hábiles de lun. a vie. de 08.00 
a 11 .45 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 

Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 2.000,00. 

Lugar y presentación de las ofertas: I.O.S.E. - 
Paso 551 - C.A.B.A. - Planta Baja (Guardia). 

Lugar, día y hora de apertura: I.O.S.E. - 09 de 
mayo de 2007 -10.00 hs. 

e. 16/04/2007 N° 542.700 v. 25/04/2007 



Ventas y 
Ofrecimientos 
del Estado 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA DE TURISMO 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES - LEY N ° 22.351 
LICITACIÓN PUBLICAN" 01/2007 
Expediente N° 799/2004 

OBJETO: Período de observaciones al proyec- 
to de pliego de bases y condiciones particulares 
para el llamado que tiene por objeto la adjudica- 
ción de la concesión para la explotación de los 
servicios combinados turísticos, entre los cua- 
les están: a) Excursiones turísticas lacustres en 
el Lago Nahuel Huapí y Lago Frías; b) Excursio- 
nes turísticas lacustres en el Circuito Internacio- 
nal; c) Explotación comercial del Hotel y Restau- 
rante de Puerto Blest y d) Explotación del área 
recreativa de Puerto Blest y de la ex Seccional 
del año 1 936 en el Lago Frías, en jurisdicción del 
Parque Nacional Nahuel Huapí. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: En la Intenden- 
cia del Parque Nacional Nahuel Huapí sito, en San 
Martín 24, San Carlos de Bariloche, Pcia. Río 
Negro - Tel.: (02944) .- 423-111 - Email: 
nahuelhuapi@apn. gov.ar - Hasta el 17 de mayo 
de 2007, en el horario de 09.00 a 15.00 hs. 

En el Departamento de Contrataciones y Servi- 
cios de la Dir. de Administración, sito en Alsina 
1418, Capital Federal. Tel. (011) 4381-4420 - 
Email: contrata@apn.gov.ar- Hasta el 1 7 de mayo 
de 2007, en el horario de 12.00 a 16.00 hs. 

Por Internet (www.argentinacompra.gov.ar), de 
acuerdo a la Resolución 24/02004 de la Subsec. 
de la Gestión Pública. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Consulta del proyecto de pliego de bases y condi- 
ciones particular: En la Intendencia del Parque Nacio- 
nal Nahuel Huapí sito, en San Martín 24, San Carlos 
de Bariloche, Pcia. Río Negro -Tel.: (02944) .- 423- 
111 - Email: nahuelhuapi@apn. gov.ar - Hasta el 17 
de mayo de 2007, en el horario de 09.00 a 1 5.00 hs. 

En el Departamento de Contrataciones y Servi- 
cios de la Dir. de Administración, sito en Alsina 



1418, Capital Federal. Tel. (011) 4381-4420 - 
Email: contrata@apn.gov.ar- Hasta el 1 7 de mayo 
de 2007, en el horario de 12.00 a 16.00 hs. 

Presentación de observaciones: En la Intenden- 
cia del Parque Nacional Nahuel Huapí sito, en San 
Martín 24, San Carlos de Bariloche, Pcia. Río 
Negro - Tel.: (02944) .- 423-111 - Email: 
nahuelhuapi@apn. gov.ar - Hasta el 18 de mayo 
de 2007, a las 11.00 hs. 

En el Departamento de Contrataciones y Servi- 
cios de la Dir. de Administración, sito en Alsina 
1418, 4° Piso, Of. 405, Capital Federal. Tel. (011) 
4381 -4420 - Email: contrata@apn.gov.ar- Hasta 
el 1 8 de mayo de 2007, a las 1 1 .00 hs. 

e. 17/04/2007 N° 542.91 9 v. 17/04/2007 



INMUEBLES 



ORGANISMO NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
(ONABE) 

PRORROGA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Y APERTURA 

LICITACIONES PUBLICAS N° 5/2006 
y 6/2006 

LICITACIÓN PUBLICA N° 5/2006: VENTA "ad 
corpus" de un inmueble adyacente a la Estación 
Santa Fe Pasajeros, de la ex Línea Belgrano, Ciu- 
dad de Santa Fe de la Veracruz, Provincia de Santa 
Fe (Unidad de Gestión 3), superficie terreno 
46.743,54 m2, superficie cubierta 4.773,77 m2, y 
la CONCESIÓN DE USO, con obras de puesta en 
valor y refuncionalización, del complejo edilicio de 
dicha Estación, (Unidad de Gestión 2), superficie 
terreno 27.794,49 m2, superficie cubierta 
13.598,06 m2, por un plazo de veinte (20) años, 
constituyendo la realización de dichas obras una 
condición resolutoria de la venta. 

El Gerente Operativo del Organismo Nacional 
de Administración de Bienes (ONABE), conforme 
lo dispuesto a través de la Disposición N ° 320 de 
fecha 28 de diciembre de 2006, resolvió prorrogar 
nuevamente el plazo para la presentación de ofer- 
tas, fijando el mismo para el día 8 de mayo de 
2007 en el horario de 1 0:30 hasta las 1 2:30 horas 
y el de apertura del SOBRE N° 1 para el mismo 
día a las 13:00 hs. 

LICITACIÓN PUBLICAN 6/2006: VENTA de un 
inmueble situado en Bvard. Gálvez entre calles 
Vélez Sársfield y Avellaneda, Ciudad de Santa Fe 
de la Veracruz, Provincia de Santa Fe, identificado 
como Unidad de Gestión N° 1 , superficie total del 
terreno (sujeta a mensura): 6.742,77 m2 (de la cual 
deberán cederse 1 71 ,24 m2 al uso público). 

El Gerente Operativo del Organismo Nacional de 
Administración de Bienes (ONABE), conforme lo 
dispuesto a través de la Disposición N ° 31 9 de fe- 
cha 28 de diciembre de 2006, resolvió prorrogar 
nuevamente el plazo para la presentación de ofer- 
tas, fijando el mismo para el día 8 de mayo de 2007 
en el horario de 1 0:30 hasta las 1 2:00 horas y el de 
apertura del Sobre, para el mismo día las 1 4:30 hs. 
e. 16/04/2007 N° 542.922 v. 17/04/2007 



Varios 




GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA 
ESCUADRÓN 35 "EL BOLSÓN" 
SUBASTA PUBLICAN 04/2007 
Expediente N° KP 7-4202/08 

OBJETO: Venta de ganado equino. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Costo de reproducción del pliego: Sin costo. 

Retiro, compra y obtención de pliegos: Servicio 
Administrativo Financiero del Escuadrón 35 "El 
Bolsón" de Gendarmería Nacional, sito en Ruta 
Nac. 258 Sur s/n - Localidad de El Bolsón - Pcia. 
de Río Negro. Días hábiles de 09.00 a 13.00 ho- 
ras, con anterioridad a la apertura. 

IMPORTANTE: "El Pliego de Bases y Condicio- 
nes Particulares de este procedimiento podrá ser 
obtenido con el fin de presentarse a cotizar o con- 
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sultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingre- 
sando al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Servicio Administrati- 
vo Financiero del Escuadrón 35 "El Bolsón" de 
Gendarmería Nacional, sito en Ruta Nac. 258 Sur 
s/n - Localidad de El Bolsón - Pcia. de Río Ne- 
gro. Días hábiles de 09.00 a 1 3.00 horas, con an- 
terioridad a la apertura. 

Acto de apertura: Servicio Administrativo Finan- 
ciero del Escuadrón 35 "El Bolsón" de Gendarme- 
ría Nacional, sito en Ruta Nac. 258 Sur s/n - Lo- 
calidad de El Bolsón - Pcia. de Río Negro. 02 de 
mayo de 2007-1 0.00 hs. 

e. 17/04/2007 N° 542.925 v. 17/04/2007 



Preadjudicaciones 



Adjudicaciones 



Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: ELIZABETH ANASCHMIDT. 
Total adjudicado: $ 98.400,00. 

e. 17/04/2007 N° 542.831 v. 17/04/2007 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PU BLICA N ° 1 7.1 30 

-FRACASADA- 

Lugar de consultas: Florida 302, Piso 7mo. 

Horario: 10 a 15 hs. 

Detalle: Ampliación del Pab del Banco Ciudad 
de Buenos Aires ubicado dentro del Banco Cen- 
tral de la República Argentina, sito en la calle Re- 
conquista Nro. 266, C.A.B.A. 

e. 17/04/2007 N° 542.91 6 v. 17/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
INTERCARGO S.A.C. 
LICITACIÓN PRIVADA N° 05/2007 

Objeto: Reparación de motores de arranque y 
alternadores. 

Fecha apertura: 27/03/2007 - Hora: 11 :00. 

Preadjudicatario: FABIÁN A. LO PRESTÍ. 

Monto total a preadjudicar: $ 39.000 + IVA. 

Consulta de pliegos: Lunes a viernes de 09.00 

a 1 6.00 hs. - Tel. 5480-1 000/1 085 - Fax 5480-9382. 

e. 17/04/2007 N° 542.997 v. 17/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
INTERCARGO S.A.C. 
LICITACIÓN PUBLICAN" 01/2007 

Objeto: Confección y provisión de ropa de tra- 
bajo para el personal. 

Fecha apertura: 01/03/2007 - Hora: 11 :00. 

Preadjudicatarios: 

CERRO INDUMENTARIA S.A.: ítems 1 , 2, 4 y 6. 

Monto total a preadjudicar: $ 68.990,00. 

GERMÁN ZIMMERMANN: ítems 3, 5 y 7. 

Monto total a preadjudicar: $ 187.050,00. 

Consulta de pliegos: Lunes a viernes de 09.00 

a 1 6.00 hs. - Tel. 5480-1 000/1 085 - Fax 5480-9382. 

e. 17/04/2007 N° 542.998 v. 17/04/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
INTERCARGO S.A.C. 
LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2007 

Objeto: Provisión materiales eléctricos de uso 
domiciliario. 

Fecha apertura: 28/02/2007 - Hora: 11 :00. 

Preadjudicatario: ARMANDO INCHAUSPE. 

Monto total a preadjudicar: $ 30.301 + IVA. 

Consulta de pliegos: Lunes a viernes de 09.00 

a 1 6.00 hs. - Tel. 5480-1 000/1 085 - Fax 5480-9382. 

e. 17/04/2007 N° 542.999 v. 17/04/2007 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

D.G.I. - DIRECCIÓN REGIONAL 

CENTRO 

CONTRATACIÓN DIRECTA N ° 07/2007 

Ejercicio: 2007 

Expediente N ° 1 -251 .604-2007 

Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos 
de aire acondicionado en Divisiones Revisión y 
Recursos I y II de la Dirección Regional Centro. 

Clase: Trámite Simplificado 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: GABRIEL GUERETA (Termomecáni- 
ca). 

Total adjudicado: $ 750,00. 

Observaciones Generales: 

Orden de Compra N° 4500000205. 

e. 17/04/2007 N° 542.728 v. 17/04/2007 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PUBLICAN" 01/2006 
Expediente N°3H6-536875 

Objeto: Limpieza integral de edificios, locales, 
instalaciones y equipos del Hospital Militar Central. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: LINSER S.A.C.I.S. 
Total adjudicado: $ 2.866.800,00. 

e. 17/04/2007 N° 542.828 v. 17/04/2007 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2006 
Expediente N°3H6-5333/5 

Objeto: Servicio de provisión de oxígeno y ga- 
ses medicinales. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: AIR LIQUIDE S.A. 
Total adjudicado: $ 831 .479,40. 

e. 17/04/2007 N° 542.829 v. 17/04/2007 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 28/2006 
Expediente N ° 3H6-1 528/6 

Objeto: Mantenimiento integral, correctivo y pre- 
ventivo de la Planta de Tratamiento de Agua de 
Osmosis del Hospital Militar Central. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: BIWATER S.A. 

Total adjudicado: $ 87.480,00. 

e. 17/04/2007 N° 542.830 v. 17/04/2007 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 36/2006 
Expediente N ° 3H6-1 526/6 

Objeto: Servicio de mantenimiento del Software 
del Hospital Militar Central. 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 37/2006 
Expediente N°3H6-1 537/6 

Objeto: Mantenimiento integral, correctivo y pre- 
ventivo de monitores de Hemodiálisis del Hospital 
Militar Central. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: T&S S.R.L. 

Total adjudicado: $ 129.600,00. 

e. 17/04/2007 N° 542.832 v. 17/04/2007 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 38/2006 
Expediente N°3H6-1 538/6 

Objeto: Servicio de tratamiento de aguas cal- 
deras del Hospital Militar Central. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: BIWATER S.A. 
Total adjudicado: $ 75.240,00. 

e. 17/04/2007 N° 542.833 v. 17/04/2007 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 39/2006 
Expediente N°3H6-1 539/6 

Objeto: Adquisición de productos Bioquímicos. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: INMEDIC S.R.L. 
Total adjudicado: $ 968,15 
Oferente: SATÉLITE S.R.L. 
Total adjudicado: $ 46.808,90. 
Oferente: MEDÍ SISTEM S.R.L. 
Total adjudicado: $ 15.898,83. 
Oferente: TECNOLAB S.A. 
Total adjudicado: $ 7.818,91 . 
Oferente: ERNESTO VAN ROSSUM Y CÍA 
S.R.L. 
Total adjudicado: $ 104.352,00. 
Oferente: QUÍMICA CÓRDOBA S.A. 
Total adjudicado: $ 11.635,24. 
Oferente: BIODIAGNOSTICO S.A. 
Total adjudicado: $ 13.342,00. 

e. 17/04/2007 N° 542.834 v. 17/04/2007 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 40/2006 
Expediente N°3H6-1 540/6 

Objeto: Adquisición de material descartable de 
uso quirúrgico. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: SUAREZ LUIS ALBERTO 

Total adjudicado: 23.253,60 

Oferente: EURO SWISS S.A. 

Total adjudicado: 28.610,22 

Oferente: BABILANI HNOS S.R.L. 

Total adjudicado: 14.312,00 

Oferente: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS 
S.R.L. 



Total adjudicado: 12.711,00 
Oferente: RAÚL QUÍNTELA S.R.L. 
Total adjudicado: 2.448,50 
Oferente: TOMARCHIO HNOS S.A. 
Total adjudicado: 41 .094,22 
Oferente: QUÍMICA CÓRDOBA S.A. 
Total adjudicado: 4.947,90 
Oferente: PROPATO HNOS S.A.I.C. 
Total adjudicado: 60.052,57 
Oferente: PHARMA EXPRESS S.A. 
Total adjudicado: 6.696,80 
Oferente: FLOSAN S.R.L. 
Total adjudicado: 38.759,42 
Oferente: SUMINISTROS WHITE S.A. 
Total adjudicado: 122,40 
Oferente: ASTRAL MEDICA S.R.L. 
Total adjudicado: 2.418,70 
Oferente: BY MED S.R.L. 
Total adjudicado: 5.725,40 
Oferente: AV DISTRIBUCIONES S.R.L. 
Total adjudicado: 8.968,00 

e. 17/04/2007 N° 542.835 v. 17/04/2007 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PRIVADA N ° 41 /2006 
Expediente N°3H6-1541/6 

Objeto: Adquisición de reactivos para Hemato- 
logía. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: SUAREZ LUIS ALBERTO. 

Total adjudicado: 2.792,00. 

Oferente: SATÉLITE S.R.L. 

Total adjudicado: 17.285,28. 

Oferente: ERNESTO VAN ROSSUM Y CÍA 
S.R.L. 

Total adjudicado: 209.093,00. 

Oferente: TECNOLAB S.A. 

Total adjudicado: 22.966,00. 

Oferente: QUÍMICA CÓRDOBA S.A. 

Total adjudicado: 13.695,40. 

e. 17/04/2007 N° 542.836 v. 17/04/2007 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PRIVADA N ° 42/2006 
Expediente N ° 3H6-1 542/6 

Objeto: Adquisición de material descartable de 
uso médico. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: QUÍMICA CÓRDOBA S.A. 

Total adjudicado: 7.572,72 

Oferente: INMEDIC S.R.L. 

Total adjudicado: 11 .925,00 

Oferente: NICOFER S.R.L 

Total adjudicado: 87.192,18 

Oferente: ERNESTO VAN ROSSUM CIAS.R.L 

Total adjudicado: 429,00 

ASTRAL MEDICA S.R.L. 

Total adjudicado: 5.149,20 

Oferente: BY MED S.R.L. 

Total adjudicado: 43.700,80 

Oferente: AV. DISTRIBUCIONES S.R.L. 

Total adjudicado: 2.046,00 

Oferente: SUMINISTROS WHITE S.A. 

Total adjudicado: 6.765,68 

Oferente: SATÉLITE S.R.L. 

Total adjudicado: 41 .956,25 

Oferente: EURO SWISS S.A. 

Total adjudicado: 4.120,20 

Oferente: BABILANI HNOS S.R.L. 

Total adjudicado: 400,00 

Oferente: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS 
S.R.L 

Total adjudicado: 1 .420,00 

Oferente: DENCORP S.A. 

Total adjudicado: 5.262,80 

Oferente: RAÚL QUÍNTELA S.R.L. 

Total adjudicado: 9.867,60 

Oferente: TOMARCHIO HNOS S.A. 

Total adjudicado: 5.232,05 

Oferente: FLOSAN S.R.L. 

Total adjudicado: 4.888,00 

Oferente: SUAREZ LUIS ALBERTO 

Total adjudicado: 49.539,00 
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Oferente: ULTRA DS.R.L. 
Total adjudicado: 330,25 

e. 17/04/2007 N° 542.837 v. 17/04/2007 



Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: CAJA DE SEGUROS SA. 
Total adjudicado: $ 1 .483.623,57. 

e. 17/04/2007 N° 542.881 v. 17/04/2007 



Clase: Sin Clase 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: M.V.S. S.A. 
Total adjudicado: $ 39.600,00.- 
Observaciones Generales: 
Consultas en la página web: www.argentina 
compra, gov.ar 

e. 17/04/2007 N° 542.894 v. 17/04/2007 



rección General de Delegaciones de la Superin- 
tendencia del Interior de la RF.A. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: MIGUEL ARTURO MATEOS. 

Total adjudicado: $ 28.800,00.- 

Observaciones Generales: 

Consultas en la página web: www.argentina 
compra. gov.ar 

e. 17/04/2007 N° 542.898 v. 17/04/2007 



HOSPITAL GENERAL 601 - 
"CIRUJANO MAYOR 
DOCTOR COSME ARGERICH" 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 43/2006 
Expediente N°3H6-1 543/6 

Objeto: Adquisición de insumos de uso en la- 
boratorio. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: QUÍMICA CÓRDOBA S.A. 

Total adjudicado: 8,004,70. 

Oferente: TECNOLAB S.A. 

Total adjudicado: 154.289,07. 

Oferente: SATÉLITE S.R.L. 

Total adjudicado: 14.343,00. 

Oferente: ERNESTO VAN ROSSUM Y CÍA 
S.R.L. 

Total adjudicado: 17.619,50. 

Oferente: BIODIAGNOSTICO S.A. 

Total adjudicado: 18.854,19. 

e. 17/04/2007 N° 542.838 v. 17/04/2007 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2007 

Expediente N ° 255.671 /06 

Objeto: Provisión de insumos para cafetería para 
laAdministración Federal, Direcciones Generales, 
Subdirecciones Generales y Direcciones. 

Empresas adjudicadas: 

LAVIERI HNOS. 

Renglones N° 1 , 2, 4, 6 y 7: $ 40.325,00. 

TOSTADERO PARANÁ S.A. 

Renglón N° 3: $14.520,00. 

FISCHETTIYCIAS.R.L. 

Renglón: N°8 ítems 1 y 2: $ 9.900,00. 

Importe total adjudicado: $ 64.745,00.- 

Se encuentra a disposición para consulta de los 
señores oferentes la Disposición N° 58/07 (DE 
ADCO), Adjudicación N° 55/07 (DE ADCO). 

Lugar de consultas: Departamento Administra- 
ción de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, 5to. Piso, 
Oficina 5830, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el horario de 10.00 a 15.30. 

e. 17/04/2007 N° 542.844 v. 17/04/2007 



JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS 

SUBSECRETARÍA DE 

COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO 

ADMINISTRATIVA 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 80/2006 

Expediente N° 81 61/2006 

Objeto: Servicio de Consultoría. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Adjudicatario: OPSM - INVESTIGACIÓN SO- 
CIAL, CONSULTORÍA Y SERVICIOS S.A. 
Total adjudicado: $ 540.000.- 

e. 17/04/2007 N° 542.852 v. 17/04/2007 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DIRECTA 
TRAMITE SIMPLIFICADA N° 48/2006 

Objeto: Provisión de sobres papel blanco s/ven- 
tana. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: IMAS S.R.L. 

Total adjudicado: $ 6.107,92.- 

Observaciones Generales: 

Consultas en la página web: www.argentina 
compra. gov.ar 

e. 17/04/2007 N° 542.889 v. 17/04/2007 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DIRECTA 
TRAMITE SIMPLIFICADA N° 52/2006 

Objeto: Provisión de cables telefónicos. 
Clase: Sin Clase 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: LIEFRINK Y MARX S.A. 
Total adjudicado: $ 6.715,00.- 
Observaciones Generales: 
Consultas en la página web: www.argentina 
compra. gov.ar 

e. 17/04/2007 N° 542.890 v. 17/04/2007 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DIRECTA 
TRAMITE SIMPLIFICADA N° 47/2006 

Objeto: Ampliación de la Orden de Compra 
N° 12/07 por la provisión de sillas giratorias para 
oficina apto uso intenso con apoyabrazos. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: MEXPELL. 

Total adjudicado: $ 2.000,00.- 

Observaciones Generales: 

Consultas en la página web: www.argentina 
compra. gov.ar 

e. 17/04/2007 N° 542.892 v. 17/04/2007 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2005 

Objeto: Seguro de la flota automotor para la 
Policía Federal Argentina. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: CAJA DE SEGUROS S.A. 

Total adjudicado: $ 17.951.874,18.- 

Observaciones Generales: 

Consultas en la página web: www.argentina 
compra. gov.ar 

e. 17/04/2007 N° 542.895 v. 17/04/2007 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DIRECTA - 
TRAMITE SIMPLIFICADO N° 53/2006 

Objeto: Provisión de cuerda dinámica, arneses 
pélvicos, mosquetones de descenso y de rescate. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: A Y M D'ESPOSITO S.R.L. 

Total adjudicado: $ 9.677,69.- 

Observaciones Generales: 

Consultas en la página web: www.argentina 
compra. gov.ar 

e. 17/04/2007 N° 542.896 v. 17/04/2007 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DIRECTA N ° 28/2005 

Objeto: Renovación del contrato de locación del 
inmueble sede de la Subdelegacióin Río Hondo 
de la Dirección General de Delegaciones de la 
P.F.A. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: AMANDA DEL VALLE FLORES. 

Total adjudicado: $ 30.000,00.- 

Observaciones Generales: 

Consultas en la página web: www.argentina 
compra. gov.ar 

e. 17/04/2007 N° 542.897 v. 17/04/2007 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICAN" 08 
(II LLAMADO) - Ejercicio: 2005 

Objeto: Recorrida General (Over H aul) y cum- 
plimiento de los boletines del motor continental 
modelo GTSIO-520-D y 0-470-R correspondien- 
tes a los aviones CESSNA 421 y CESSNA 182 
respectivamente. 

Clase: Nacional de Etapa Única 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: SIPER AVIACIÓN S.A. 

Total adjudicado: $ 628.800,00. 

Observaciones Generales: 

Consultas en la página web: www.argentina 
compra. gov.ar 

e. 17/04/2007 N° 542.899 v. 17/04/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 
LICITACIÓN PRI VADA N ° 1 1 /2006 
Expediente N ° 827-0703/06 
Resolución Nro. 199/07 

Objeto: Adquisición de herramientas y maqui- 
narias. 

Adjudicatario: Decláranse inadmisibles las ofer- 
tas de las empresas ELECTRICIDAD ALSINASA, 
INDUSTRIAL PIRAGINE SRL, CLAUDIO TRIGI- 
LAyMORELECSA. 

Déjese sin efecto la adjudicación de los íte- 
ms 5, 6 a 22 inclusive, 33 a 39 inclusive, 41, 
42, 45 a 51 inclusive, 61,62, 66,99, 100, 102, 
107, 110, 111, 112, 121, 129, 130, 143, 144, 
147 a 159 inclusive, 161, 162, 165 a 173 inclu- 
sive, 178, 182 a 186 inclusive, 198, 199, 204, 

206, 212, 213, 214, 220, 221 y 222 4, 23 a 32 
inclusive, 40, 43, 44, 52 a 56 inclusive, 58, 60, 
63, 64, 65, 69, 70, 72 a 76 inclusive, 78 a 80 
inclusive, 84 a 94 inclusive, 103, 105, 106, 108, 
109, 113, 118, 119, 120, 122 a 125 inclusive, 
128, 131 a 137. 

Adjudícase la adquisición de los ítems 1 , 2, 3, 
57, 59, 67, 68, 71 , 77, 81 , 82, 83, 95, 96, 97, 98, 
101, 104, 114, 115, 116, 117, 126, 127, 138, 139, 
141, 142, 145, 146, 164, 174, 178 (disco), 179, 
181, 188, 193, 196, 197, 200, 201, 202, 205, 

207, 208, 209, 210, 211, 215, 217, 218, 223 a la 
firma FEDERICO ANDRÉS BRUSCO por un 
importe de pesos dieciséis mil ochocientos vein- 
ticuatro con 50/1 00 ($ 1 6.824,50) con IVA inclui- 
do. 

e. 17/04/2007 N° 542.901 v. 17/04/2007 



COMANDO DE ARSENALES 
LICITACIÓN PUBLICAN 1/2006 
Expediente N ° DM07-0792/5 

Objeto: Prórroga contratación de Seguros para 
Vehículos de la Fuerza. 
Clase: Etapa Única Nacional 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2006 

Objeto: Locación del Inmueble asiento de la 
Estación Base (Red Federal de Comunicaciones 
Integradas) División Enlaces Troncalizados de la 
P.F.A. 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
CONTRATACIÓN DIRECTA N ° 38/2006 

Objeto: Renovación del contrato de locación del 
inmueble sede de la Subdelegación Esquel - Di- 



EJERCITO ARGENTINO 
DPTO CONT Y FIN-EMGE 
LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2005 
Expediente: ZO-05-0045/5/8 

Objeto: Alquiler y mantenimiento de Central Te- 
lefónica para EMCFFAAy EMGE. 
Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Datos del Acto Administrativo de Adjudicación 
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Tipo: Licitación Pública N° 1 

Ejercicio: 2005 

Fecha: 10/04/2007 

Autoridad Competente: My Int. Carlos Raúl 
Molina. 

Dependencia: 374-84-77 - Dpto. Cont. y Fin. - 
EMGE. 

Fecha y horario de atención al público: Lunes a 
viernes de 8.00 a 12.00 horas. 

Adjudicatario 

CUIT 30-50336489-8 

Razón social: SIEMENS S.A. 

Monto adjudicado: $ 51 .836,78 

Observaciones: Ampliación de hasta el 20% de 
lo adjudicado. 

e. 17/04/2007 N° 542.904 v. 17/04/2007 



A.F.I.P.-D.G.I. 

DIRECCIÓN REGIONAL MICROCENTRO 
CONTRATACIÓN DIRECTA N ° 02/2007 
Expediente N° 1-255344-2006 

Contrataciones Realizadas año 2007 conforme 
a lo establecido en Disposición 297/03 (AFIP). 

N°de Disposición 2/07 (DI LOGI) Disposición 
de Adjudicación 

Objeto: Servicio de Policía Adicional DI RMIC y 
Agencias 2007. 

Orden de Compra Nro. 45000000209 

Precio total: $243.090,00. 

Proveedor: POLICÍA FEDERAL ARGENTINA. 



LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2005 
Expediente N° 1-253647-2005 

N ° de Disposición 1 9/07 (SDG ADF) Disposición 
de Desestimación 

Objeto: Adquisición de un (1) inmueble para la 
sede de la Dirección Regional Microcentro, el que 
será destinado al funcionamiento de oficinas y ar- 
chivo de esta Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP). 

e. 17/04/2007 N° 543.066 v. 17/04/2007 



Dictámenes de 
Evaluación 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 25/2007 

Expediente N° 255.91 3/06 

Objeto: Contratación servicio On-Line de con- 
sulta. 

Se encuentra a disposición para consulta de 
los señores Oferentes el Acta de Evaluación 
N° 29/07. 

Lugar de consultas: Departamento Administra- 
ción de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, 5to. Piso, 
Oficina 5830 - Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, en el horario de 10.00 a 15.30. 

e. 17/04/2007 N° 542.843 v. 17/04/2007 



COMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA ATÓMICA 

COMISIÓN EVALUADORA EZEIZA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 

SAF105 

LICITACIÓN PUBLICA N° 54/2006 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 13/2007 

Expediente N° 356/06 

Objeto: Servicio de vigilancia del Centro Atómi- 
co Ezeiza. 



Renglón N°1 (Único Renglón) 
GOYA CORRIENTES S.R.L., Marcelo T de Al- 
vear 1 369 - (1 358) Ciudad Aut. de Bs. As. 
Renglón Seleccionado: 1 
Precio total: $530.856,00. 

e. 17/04/2007 N° 542.851 v. 17/04/2007 



fe: 



BOLETÍN oficial 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
LICITACIÓN PRIVADA N ° 02/2007 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 10/07 
Expediente N° M-1 91 00 c.v./2006 

Objeto: Adquisición de trajes antiexposición se- 
cos y húmedos para proveer al Personal de la Ins- 
titución. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N°1 

Oferente: PINO SUB S.A. Incrementa 3 Un. 

Precio unitario: $3.1 50,00. 

Precio total: $85.050,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°2 

Oferente: ARGENDIVE S.R.L. 

Precio unitario: $ 1 .475,00. 

Precio total: $14.750,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: PINO SUB S.A. 

Orden de mérito: 2° 

Fundamento: Por menor precio. 

Ofertas no aceptadas: 

Oferente: ARGENDIVE S.R.L. Renglón N ° 01 . 

Fundamento: Por no ajustarse técnicamente a 
lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, al no presentar los folletos originales 
que permitan obtener la información técnica Pun- 
to 2 b) y por no cumplir la muestra presentada con 
el color requerido en las Especificaciones Técni- 
cas. 

e. 17/04/2007 N° 542.872 v. 17/04/2007 



GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 12/2007 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 11/2007 
Expediente N ° SN 6-501 1 /1 44 

Objeto: Adquisición de sables para Comandan- 
tes Generales, Oficiales y Cadetes. 

Oferente: JORFRA S.A. 

Renglón: 1 

Orden de mérito: 1 

Total considerado: $ 167.470,00. 

Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Monto total recomendado: Pesos ciento sesen- 
ta y siete mil cuatrocientos setenta con 00/100 
centavos ($ 167.470,00). 

Lugar de consulta del expediente: Departa- 
mento Contrataciones de Gendarmería Nacio- 
nal, sito en Avda. Antártida Argentina N° 1480, 
Piso 3 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el horario de 08.30 a 13.00, TE/Fax Nro. 011 
4310-2703. 

e. 17/04/2007 N° 542.928 v. 17/04/2007 



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 
ATÓMICA -SAF 105 
COMISIÓN EVALUADORA 
CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2007 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 15/07 
Expediente N° 15/07 

Objeto: Sistema de enfoque L Acelerador Pelle- 
tron. 

NATIONAL ELECTROSTAIC INC - 7540 Gra- 
ber Road Po Box 62031 - USA. 

Renglón N°1 

Precio total: U$S 165.000,00. 

e. 17/04/2007 N° 542.959 v. 17/04/2007 



Presidencia de la Nación 

Secretaria Legal y Técnica 

Dirección Nacional del Registro Oficial 





Colección de Separatas 

-> Textos de consulta obligatoria 
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Propiedad Intelectual 
Ley 11,723 

Normas modificatorias y complementarías 








Amparo - Ley 16.986 

Habeos Corpus - Ley 23.098 

Habeos Data - Ley 25.326 


A 
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Propiedad Intelectual 
Ley 1 1 .723 

Normas modificatorias 
y complementarias 




Amparo- Ley 16.986 
Habeas Corpus- Ley 23.0 
Habeas Data - Ley 25.321 
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La 

ria en 


oficial, a 
todo el 


uténtica 
país. 





Ventas: 



Sede Central: 

Suipacha 767 (1 1 :30 a 1 6:00 hs.), Tel.: (011) 4322-4055 

Delegación Tribunales: 

Libertad 469 (8:30 a 14:30 hs.), Tel.: (01 1) 4379-1979 
Delegación Colegio Público de Abogados: 

Av. Corrientes 1441 (10:00 a 15:45 hs.), Tel.: (01 1) 4379-8700 (int. 236) 
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Contrataciones directas 



cont. 


Org. Contratante 


Objeto 


Nombre del Contratista 
o razón social 


Precio total 
de contrat. 

$ 


N 5 de 
aviso 


Observ. 


Conc. Prec. CDB-683 


Banco de la Nación Argentina 
Área Compras y Contrataciones 


Orden de Compra CDB-1 344. Adquisición de sobres. 


IconsurSA 


16.165,60 


542.061 


Incl. IVA 


2/07 


Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 


Expte. N°489.055/07. Servicio técnico para el mantenimiento preventivo/correctivo 
del Sistema de detección de incendio instalado en la Sala de Preservación y una 
repetidora ubicada en el Departamento de Seguridad, por el período comprendido 
desde el 1 7 de marzo de 2007 al 1 7 de marzo de 2008. 


True Digital Systems S.A. 


2.904,00 


542.074 




Ord. de Compra 
CDB-1431 


Banco de la Nación Argentina 
Área Compras y Contrataciones 
Recursos Materiales 


Contratación de servicios de análisis forense. 


Presman Gustavo Daniel 


17.500,00 


542.194 


IVAIncl. 


LP 14/06 


AFIP 


N°0/C 4500000096. Expte. N° 256.358/05. 


TermicalS.R.L 


28.210,00 


542.204 




LP 12/07 


AFIP 


N°0/C 4500000097. Expte. N° 254.348/06. 


Pallarais Carlos Daniel 


54.700,00 


542.204 




LP 95/06 


AFIP 


N°0/C 4700000013. Expte. N° 250.423/06. 


Bustos y Bustos S.H. 


166.657,20 


542.204 




LP 43/06 


AFIP 


N° O/C 4700000014. Expte. N°257.012/05. 


Quality Systems Group 


14.200,00 


542.204 




LP 42/06 


AFIP 


N°0/C 4500000108. Expte. N° 250.436/06. 


Liefrink y Marx S.A. 


425.823,00 


542.204 




LP 206/05 


AFIP 


N°0/C 520000004. Expte. N° 252.481/05. 


José Vidales SACIFI 


45.324,99 


542.204 




LP 206/05 


AFIP 


N ° O/C 5200000005. Expte. N ° 252.481/05. 


Lavieri Hnos. S.H. 


4.071,90 


542.204 




CD 204/06 


AFIP 


N° O/C 5200000002. Expte. N°254.184/06. 


Bilbao Ricardo 


15.156,00 


542.204 




LP 13/07 


AFIP 


N° O/C 4500000123. Expte. N° 256.269/06. 


Artes Gráficos Raal S.A. 


67.600,00 


542.204 




LP 227/04 


AFIP 


N° O/C 4700000016. Expte. N° 251 .296/04. 


Climacentral S.A. 


11.445,00 


542.204 




LP 227/04 


AFIP 


N°0/C 52000000006. Expte. N "251 .296/04. 


Climacentral S.A. 


123.960,00 


542.204 




LP 207/05 


AFIP 


N° O/C 48000000003. Expte. N° 252.990/05. 


Ricardo E. Bilbao 


81.593,10 


542.204 




CD 35/07 


AFIP 


N° O/C 4500000133. Expte. N°250.291/07. 


Contract Rent S.A. 


66.840,40 


542.204 




LP 39/06 


AFIP 


N ° O/C 470000001 5. Expte. N ° 250.605/06. 


Spada Ménica B. Puro Grupo Teatro 


69.828,00 


542.204 




LP 20/06 


AFIP 


N° O/C 4500000140. Expte. N° 257.051/05. 


Tabuada Valladares Investigación 


89.540,00 


542.204 




LP 20/06 


AFIP 


N° O/C 45000000142. Expte. N° 257.051/05. 


Multimedios & Marketing S.R.L. 


165.385,40 


542.204 




CD 41/07 


AFIP 


N° O/C 4500000146. Expte. N°251. 181/07. 


Liubob Informática 


11.375,00 


542.204 




CD 17/07 


AFIP 


N° O/C 4500000148. Expte. N° 253.937/06. 


Prefectura Naval Argentina 


689.850,00 


542.204 




LP 87/06 


AFIP 


N° O/C 4500000154. Expte. N° 257.031/05. 


Factory Service S.A. 


340.800,00 


542.204 




LP 20/07 


AFIP 


N° O/C 45000001 55. Expte. N°250.188/07. 


Melenzane S.A. 


213.600,00 


542.204 




LP 168/07 


AFIP 


N° O/C 45000001 61. Expte. N°253.173/06. 


Electrotécnica Vector S.A. 


360.926,00 


542.204 




LP 129/06 


AFIP 


N° O/C 4700000017. Expte. N°250.843/06. 


Securition Argentina S.A. 


165.343,00 


542.204 




LP 14/07 


AFIP 


N° O/C 4500000175. Expte. N°255.139/06. 


Securition Argentina S.A. 


57.960,00 


542.204 




CD 200/06 


AFIP 


N° O/C 4500000109. Expte. N° 254.492/06. 


GMT Argentina S.A. 


17.332,44 


542.204 
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N 5 
cont. 


Org. Contratante 


Objeto 


Nombre del Contratista 
o razón social 


Precio total 
de contrat. 

$ 


N 5 de 
aviso 


Observ. 


Conc. Prec.CDB-612 


Banco de la Nación Argentina 
Área Compras y Contrataciones 


Orden de Compra CDB-1271 . Adquisición de equipamiento de microinformática. 


Dell America Latina Corp. 


8.501,29 


542.555 


usd Incl. IVA 


Ord. de Compra 
CDB-1355 


Banco de la Nación Argentina 
Área Compras y Contrataciones 
Recursos Materiales 


Adquisición de medallas para Ex Combatientes de Malvinas. 


Eduardo Héctor Ibarra 


78.795,20 


542.855 


IVAincl. 


C.C. 09409 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Desarrollo Adicional Software TSN Comex 


TesinS.R.L 


2.550,00 


542.530 




C.C. 13953 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Copias excedentes del equipo XEROX DP 96 


Xerox Argentina I.C.S.A. 


420,78 


542.530 




C.C. 13958 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Servicio anual de mant. y soporte de subsistemas de discos HDS9960 series 
41 034 y 41 038 y Software Asociados (Capacidad y Software original más 
ampliaciones). 


Hitachi Data Systems S.A. 


108.980,00 


542.530 


U$S 


C.C. 14395 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Servicio de mantenimiento mensual sistema Grabación de Comunicaciones (NICE), 
por el periodo comprendido desde el 1 3.03.2007 hasta el 1 2.03.2008. 


PinesS.A. 


13.650,00 


542.530 




C.C. 14435 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Honorarios Profesionales por registración de marca. 


Sena y Berton Moreno 


3.750,00 


542.530 




C.C. 14897 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Servicio de mantenimiento mensual de 1 7 (diecisiete) Terminales de autoservicio 
AFIP para la Sucursal Nro. 58 - "Consejo Profesional de Cs. Económicas". 


Diebold Argentina S.A. 


7.038,00 


542.530 




C.C. 15840 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Adquisición de Espacios Publicitarios - Diario Bs As Herald - On Sunday. 


S.A. The Bs. As. Herald Ltd Com Ind y F¡ 


918,00 


542.530 




C.C. 16170 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Producción Comerciales y Honorarios Actores de Campaña Publicitaria. 


LaRanaSRL 


2.800,00 


542.530 




C.C. 16455 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Fotoconductor kit para Lexmark OPTRA E 332. 


Casa Sarmiento S.R.L. 


1.860,00 


542.530 




C.C. 16650 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Bandeja para impresora LEXMARK T 632N 


Casa Sarmiento S.R.L. 


287,50 


542.530 


U$S 


C.C. 16786 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Hora operario carga y descarga de mercadería. 


Promogroup S.R.L. 


2.751,97 


542.530 




C.C. 16861 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Fotoconductor Kit para Kyocera FS-1000. 


Esteban Ulises Sasson 


1.162,50 


542.530 




C.C. 16984 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Provisión e instalación de sistema de detección, alarma y extinción de incendios. 


Electrotecnia GW S.A. 


34.831,00 


542.530 




C.C. 17033 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Macetero tipo ánfora Fiber Glass de planta circular y traslados. 


Yunes Abelardo Miguel 


250,00 


542.530 




C.C. 17048 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Cartucho tóner LEXMARK E 332 N. 


M.T Corporación S.A. 


3.426,00 


542.530 




C.C. 17055 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Adquisición de Switch tipo 3COM 4200 28-Port y Transceivers Tipo 3COM 
1000Base-SXSFP. 


Greysand S.R.L. 


29.946,00 


542.530 




C.C. 17061 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Provisión de 1 00 (cien) cerraduras extraíbles -con su respectivo juego de llaves- 
para las Cajas de Seguridad de la Sucursal Nro. 46 -Microcentro-, sita en la calle 
25deMayo294,CA.B.A. 


LaGuardianaS.A.I.CI. 


31.040,00 


542.530 




C.C. 17084 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Provisión de formularios varios. 


Compañía Sudamericana 
de Impresión S.A. 


11.112,27 


542.530 




C.C. 17154 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Provisión de afiches, catálogos, guías previas, fichas de exhibición, sobres, etc 
para Subasta Super Especial del Banco. 


LubaSA 


22.300,00 


542.530 




C.C. 17175 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


trabajos de pintura. 


Huertas Néstor Jorge 


3.900,00 


542.530 




C.C. 17181 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Adecuación de frentes de caja y ejecución de cerramientos para puesto PYME, 
ubicado en la Sucursal Nro. 56 -Boedo-, sita en la calle Boedo 870, Planta Baja, 
C.A.B.A. 


Pablo A. Baruja 


2.240,00 


542.530 




C.C. 17187 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Contratación de Póliza de caución para 4 funcionarios del Banco Ciudad Miembros 
del Directorio de Red ünk S.A. 


Afianzadora Latinoamericana 
de Seg S.A. 


462,80 


542.530 




C.C. 17188 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Adquisición de 10 Cleaning Cartridge SLR/MLR - DRY Process (N s de Referencia 
511221094). 


Americantec S.R.L. 


1.015,60 


542.530 




C.C. 17202 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Reparación de puertas levadizas y articuladas. 


Distribuidora Sidero Metalúrgica S.A. 


2.650,00 


542.530 




C.C. 17203 


Banco Ciudad de Buenos Aires 


Trabajos varios de electricidad para el Stand de la Feria del Libro 2007. 


Espósito José Aldo 


1.100,00 


542.530 
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de acuerdo con sus necesidades 



La información oficial, auténtica y obligatoria en todo el país 



Edición Gráfica 




► Primera Sección 

Legislación y Avisos Oficiales. 



$200 



► Segunda Sección 

Contratos sobre Personas Jurídicas, Convocatorias y Avisos Comerciales, 
Edictos Judiciales, Partidos Políticos, Información y Cultura. 



$285 



► Tercera Sección 

Contrataciones del Estado. 

usa 



Edición en Internet 



k El Boletín en la Web 

Las 3 secciones y los anexos no publicados en la edición gráfica. 
Con servicio de BASE DE DATOS. 



- 1ra. sección: 

- 2da. sección:! 
_ 3ra. sección: 



$400 



$400 



$200 



Ventas: 



Sede Central: Suipacha 767 (1 1 :30 a 1 6:00 hs.), Tel.: (01 1 ) 4322-4055 
Delegación Tribunales: Libertad 469 (8:30 a 14:30 hs.), Tel.: (011) 4379-1979 
Delegación Colegio Público de Abogados: 
Av. Corrientes 1441 (10:00 a 15:45 hs.), Tel.: (01 1) 4379-8700 (¡nt. 236) 



